July - June 



Biennial Report 1968-1970 





D[PARIM[NI HfADQUARTERIi BUILDING 




itate of Florida Department of Transportation 



F^^S-.i, 






a 




:j. 




July-June 

Biennial Report 1968-1970 



State of Florida 
Department of Transportation 



CONTENTS 

Interstate Pto^m and PUnning 2 

Safety and Beautification 3 -4 

Summary Financial Statistica , , , 5 

Financial Statistics 6 * 27 



1 

1 



■t' 

II 
II 
II 
I I 
II 
II 
I I 

II 
11 



INTERSTATE PROGRESS 

During the past biainium. 121,4 miles of new Interstate hig^aya were completed In Florida at a cost of 
$101,870,000. 

With 818.1 miles of its 1.39Q mile allotment now open to traffir. and approximately 69 mites under 
construction during the two year period, Florida became one of the leading state* in Interstate 
construction. 

In the past two years, prc^Te«» on Interstate 10 extended its limits from the Alabama line to Mossy 
Head and from Jai kstinviUe to L'.S. 90 west of Live Oak. 

Interstate 7S is complete from the Georgia border to St. Petenburg, There was construction underway 
on urban sections of 1-75 in St. Peterabui^ . 

With the opening of 1-95 from Daytona to Scottamoor on July 1, 1970, 1-95 was completed from the 
Georgia line to the Brevard -Indian River County line and from S.W. 32nd Road in Miami to Davie 
Boulevard in Ft. Lauderdale. In Palm Beach County, the section from Monet Road to Okeechobee Road 
was completed. 

The Jacksonville Loop, 1-295, will connect 1-95 north of Jacksonville with 1-95 south of Jacksonville and 
[, 10 west of Jacksonville, The sections from 1-95 south of Jacksonville to the St. John's River Bridge and 
from the St. John's River to SR 21 were completed in the biennium. 

Interstate 395 is the connection between the Mid Town Interchange on 1-95 and the MacArthur 
Caufv-way in Miami, Construction was underway during the biennium with completion scheduled for early 
1971, 

During the biennium. great emplia^s was placed upon the construction of Florida's Interstate Ifighways. 
The Department of Transpoitation realizes the excellent means of travel they provide f r hoth Floridians 
and visitors, and vritl continue the push for rapid completion of the 1,399 miks of Interidate pUnned for 
Florida. 

PLANNING 



A major accomplishment in planning was achieved by the Florida Department of Transportation during 
the 1968-69 fiscal year with a 16 year plan for Florida's principal highway and street systems. 

This plan, detailing transportation needs in Florida from 1969 to 1985, was a continuation and extension 
of long-range planning introduced by DOT in 1967-68 with s new Five Year Program and budget. 

In the 1969-70 fiseal year, the 16 year plan was updated and expanded into a 20 year needs plan, 

r^^ compiling minimum requirements for highways and street systems in Florida from 1970 to 1990. 

I Updating the original 16 year plan required meetings between DOT engineers and planners and officials 

from 48 counties and 239 municipalities within the slate. 
■L ■ The 20 year needs plan, which emphases DOT's transilion from a rural-oriented to urban-oriented 

Department, stresses needs of Florida's cities and emerging cities. Minimum needs for street systems in the 
coming two decades are estimated at $11.9 billion, a sum which cannot be met by DOT's existing revenue 



sources. 



wn 



^ 



- * SAFiTV 

During the \att biennium, the DepHttiient of Traiii|iortalion luu ipent over ItO million in safet} 
improvcinentii to Mate and uitentate hi^ways. 

A long-range project wliicli w31 be oomfilete by the end of the 1970-71 fucal year if installattori -fif 
guardrail on road* bordend by iRigation ditches or canals. In the l%8-70 biennium, DOT spent $1.3 
million on the water canal hasard program with $950,000 bud^ted in the 1970-71 fiscal ytv to complete 
the projet t. 

Interstate safety improvements totaled $3.6 million duhng tiic biennium. 

"Spot hasafds", localiMd M«bi with hi^ accident rates, are also given high priority in DOT's safety 
programs. $S.8 million was apent from 1968 through 1970 on elimination of spot hazards. 

DOT u now computensing all accident records and programming the complex electronic equipment to 
qiiieU)' pinpoint aich ^ot hasard areaa Experimental installation of special "rraah barriers", designed to 
decelerate vehictea with minimum damage to oc^eupants and vehicir, ia already underway in hasardoue 
urban area«. 

One of DOT'S newest safety [»ograma is TOPICS (Traffic Operations Ptogram a to Increase Capacity and 
Safety) a joint federal-state program deagned to improve streets in uri>an areas. $3,497,186 was spent on 
TOPICS propams in the East biennium with an additional $4,566,000 budgeted before tlte end of calendar 
year 1970. 

Anolfaei new safety propun in Florida is the installation of reflective line maiieri on ^arp curves and in 
hifh traffk areas to prewide better nigbt visihiht)'. 

Durii^ the laal h i fii Am i DOT purchased 186,890 markent representing a $410,580 inveatmrnt for 
markers installed. A MaJar aawNBl w81 be iovested ai the coming two yean. 

To increase protection of cfaiklrea in school zones within DOT's maintained tyatem, 363 school warning 
agmi with fbuhing h^U were installed. An additional 138 installations are planned in the 1970-71 fiscal 
year. Costs for the acbool warning sign^ varj- from $1,000 for smalt installations on two tane facilities to 
$5,000 for eompletc iiM<J>rtniM on divided four lane roads. 

i BEAUTIFICATION 

In tiie past two years, the Roadade Development Department has concenta-ated on planning, designing, 
consbucting, and maintaining the areas along Florida Highwaya as an intepal port of the existing landscape. 

During the two fiscal years. $2,610,679 was spent on beautification. Of that figure, $1,477,869 was 
spent on devdopii^ Rert Areas; $693,786 on landscaping pttqecU; $287,624 on Wayside Park Areas; and, 
$ 1 51 ,400 on acquiaition projects. 

Florida has many aieaa at Mtfiml beauty and the Roadode Development Department is landscaping by 
saving the scenic weas tiiitw^ praaervation. Thirty -one mika of Interstate ri^t-of-way have been preserved 
in ifcii bieninam. 

The Second Annual Rigfiway Bewty Awards Competition sponaoced by the U.S. Department of 
Traisportation and the Federal Highway Administratioo swarded an Honorable Mention to the Sihw 
Beach Rent .Area on U.S. 98 east of Desttn. This Rest Area is tdjacent to the Gulf of Mexico and provides 
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rest room and picnic areu. 

A new program in the beautification effort, is the Multiple Uae Project which utilizea the mmoM adjacent 
to or under Interstate Highways. Three project! creatii^ off street parking and mini-parks have been 
completed. 

Durinf this biennium, 35 projecb wa« carried out and 40 are currently in progresa. 
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FIRST DISTRICT 










Primary i 

Secondary 

Total 


2,ass.6is 

1,244.323 
3.590.830 


196,993 

»,1$4 

230,157 


1 5,363,550.97 S 6,281.305 54 
1,345.281.85 1,250.086.23 
6.7a.832.e2 7339.391.77 


$ 85,11131379 
12.725,620.79 
97,836.934.58 


S 28.001,655 30 

6,763.410,94 

36.855,266.33 


t 33,263.873.76 

8,661,029.64 

39.914,903.40 


1 545,961,356.88 
123,682.222.27 
069,643.578.13 








SECOKD DISTRICT 










Primary 

Secondary 

Total 


2.433.S20 
1,S23.490 
4,357,010 


147,199 

24,9QS 

172.104 


6,762.964.16 6.068.698.10 
1,186,336.97 1.567,992.46 
6J61 .301.13 7,637390.56 


06,690,054.06 
12,857,388.54 
90,447,44030 


29,492,170.09 
11.e«J.77B^ 
41,155,948 31 


32,434.068.86 

7.72S.8St.tS 

40.168.680.03 


4823S1,afi«JI7 
125304336.74 
568.755.69181 








THIRD DISTRICT 


92,108,000,00 

17.271,1^.10 

109,377,226.10 








Primary 

Secondary ,„,..,,. 


2,594,128 
1,9».414 

4,523.542 


208.833 

48,157 

256,990 


6,239.012.36 5,852,326.91 
1,529.099.16 1,598.597.45 


24.388.840.81 

8.332.073.21 

30.720,914.02 


26,849,076.27 

6,858361.97 

32,707.638.24 


342.421,104.38 
107,113.926.78 


Total 


6,785,111.52 7.450,926.36 


448.535.031.11 








FOURTH DISmCT 










Primary 

Secondary 

Total 


^, 702.032 

632.508 

2,534.600 


258361 

27,509 

286,370 


4,264,229.08 4,661,791.91 

983,451,35 1.156,456.57 

5,247,68043 5,618.243.48 


76.972,157.43 

8.637,426.25 

S4,6C»38S.68 


34.003,2^.66 
14,246.800.95 
46,250,068.61 


50,415,983.88 
18,430.725,06 

68jo46tQB&34 


617,110,5.35.67 
156,027.028.93 
772,137,564,60 








FIFTH DISTRICT 










Primary 

Secondary 

Total 


2,665.134 

1,178.957 
3.844.091 


129,017 

19,904 

148,^1 


5.177,134.56 5,671,824.45 

890,976.43 1,026,730.09 

6,068,111.01 6,898.^434 


82,911,005.77 

9,976.155,57 
92,887,161.34 


27.801,804,90 

3,685,732 45 

31,487.537 36 


30.563,32931 

6969,26671 

37.532,596.52 


543.409,649.41 

83,822.037.41 

^7.231.886.82 






STATC-WIDE PROJECTS & FLORIDA TURNPIKE 








Prtrnary 

Secondary 

Total 


000 
264,770 
284.770 


NA 
NA 


-0- -0- 
-0- 1.196.780.74 
-U- 1,196,780.74 


290 3Ei 
1,195,780.74 

1,196*071.10 


54,039.21 

-0- 

54.03021 


286.473 12 
5,303.870,46 
6,59034338 


4.041,081.06 

6,3^,870.46 

10,34436131 








STATE-WIDE 










Prfmary 

Sacordary 

Totaf 


11,750489 

7,373-482 

19,123.951 


940,903 

153,639 
1,094342 


25306,891 '?■ 28.537,146.91 

5,934,1»5.7a 7,803.643,54 

$31,741,036.91 $38,340,792.45 


422,710.88141 

62,663.573,69 

(485,374,419.30 


143,831.970.06 
44,691,803,78 

5188,523,773,84 


173.813,775.72 

61.938,984.99 

$225,751,760,71 


2,515,795.282,42 

60 1. 853.421. 56 

13,117.648,703.98 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30, 1970 

HRST DISTRICT 



Milntananc* L«ngtti* 



lilalnlaninca Cost 



Conitmctton Cost 



Couflljf 


Sy«lwn 


Total 

Ml*! 


Brldoi 
F«»i. (ne 


lulyt.lBSB 
Jun* 30, l»6a 


luiy t, toee 

JiMM 30, ISTO 


ToUIAIIYim 




lulyl.1M8 
unt30,ieei 


lulyl.tSSS 
hnwSO, 1070 


Tool All Yaan 


Charrotte 


Primary 

Secondary . , . 

Total 


92.376 

71.622 

153.9SB 


8,896 

1,370 

10,266 


$ 161.264.61 

39,481.53 

$ 200,746.14 


$ 217.958.65 
31.210.09 


$ 


3,942.433.81 

354,624.17 
4,297,057.98 


S 


716,184.42 
242,354.75 

958.539.17 


$ 


605.929.76 
23.044.62 


s 


10,717208.53 

4,324,526.50 




$ 249.169.74 


628,974.40 


15.041,735.03 


□eSoto ... 


Primary 

Secondary . . . 

Total 


79,963 
46613 

126.576 


3,699 
3,261 

"6,960 


$ 101.033.41 

32,138.74 

S 133.172.15 


$ 95.915.23 
36,140.31 


~ 


2,1(»,303.30 
339,228.67 




260,977,04 
20.418,90 




39.282.97 

95.790,15 


- 


7,141,554,04 
3.233.036.M 




$ 134,055.54 


2.442,531.97 


281,395,94 




135,073.12 


10.374,590.38 


QladfiS 


. Primary 

Secondary . . , 
Total 


95.161 

49.117 

144.278 


4,757 

487 

5^44 


$ 125.491.80 

21.285.33 

$ 146,777.73 


$ 138,204.95 
19.051.34 


- 


3,764,746.04 
328.1K.45 

4.092.906.49 




131,292.57 
151.987 48 


- 


266,925.72 

22,016.13 

290,941.85 


11,196,155.19 
2,250.992.01 




$ 157,256.29 




283.280,05 


13.447.147.20 


Hardee 


Primary 

Secondary . , . 
Total 


102.135 

76,429 

178.SB4 


2,828 
2.106 
4.934 


$ 97.848.40 

35.802.35 

$ 133.650.75 


$ 118.774.23 

62.109.76 

S 180,884.01 


- 


1,916,77628 

664,601.79 

2.581378,07 




71.897,57 
464J90.42 
5a6J87,B9 


886.185.70 
5.214,26 




5.806.506.69 
5,063,730.60 






891,399.96 




10,872.237.69 


Hendry 


. primary 

Secondary . . . 
Total 


B5.277 
106.770 
192.047 


2,313 
1,177 
3,490 


S 117.774.08 

215,308.84 

$ 333.082.92 


( 168,002.97 

85.937.94 
$ 253.940.91 


- 


3.276.895.39 
1,265.175.91 
4.562.071,30 




19.637.64 
24,813,96 
44,451.60 


- 


40.953.41 
10,735.88 
51.888,29 




9.044.236.78 

4,837.333.72 

13,881,572.50 


Hemar>do ... 


Primary 

Secondary . . . 

Total 


144.101 

61.326 

205.420 


2.395 

104 
2.499 


S ,m5,367.1S 

61.802,27 

$ 447.169.42 


1 327.204.16 

80,447.59 

S 402,651.75 


4.637.026,04 

955.320,15 
5,592.34619 




K2.623.90 
146.871,57 

401,495,55 




49U79.32 
114,139.58 




17.199.350 72 
2,709.504.85 






605.416,90 


19.908.855.37 


Higtilands .... 


Primary 

Secondary . . . 
Toial 


142.667 
96464 

239.151 


3.480 
1.603 

5,083 


$ 199.606.24 

69,773.57 

$ 269,581.61 


S 167,062.25 

62.61664 

$ 249.67909 




3,668,668.51 
704,flf53B3 

4.393.552.34 




2,605.663.07 
150 




3,495.506.66 
20.007.04 




20.267,580.68 
5,894.45960 




2,605.664.57 




3,515,513.72 




26.162,040.26 


Hillsborough . . 


Primary ..... 
Secondary . . . 

Total 


346.216 

162.061 
510.277 


47,073 

5,378 

52,449 


$1,110,411.82 

,165.278,33 
*li75,690.15 


$ 1.426,642,12 

192.571.40 

$ 1.619.413.52 




15,833.386.40 
1,538.424 52 

17.371,810.92 




4,567.652.26 

3,092,21615 




7,141,405,93 
1.209.684,39 


$ 166.816.526.09 
26,577.840.82 






7,679,868.43 




8,351.290.32 




195.394.366.91 


Lee 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


124.015 

92.861 

216.B76 


14,029 

6.047 

20,076 


$ 294,461.03 

183.563.42 
t 478.024.45 


$ 360,746.15 

160,696.75 

$ 521,642.90 


5.890,290.53 
1.976,285.87 




423,685.04 
802,141.84 




657,697,82 
339.171.70 


20.979,490.78 
10,101,863,04 




7.866.576.40 


1,225,826.66 




996,669.52 




31,081,153,82 


Manatee 


f>trimary . 

Secondary . . . 
Total 


184.854 

14.364 

190.218 


1B384 

712 

19,666 


$ 387.78826 

16,387 81 

$~404,176 07 


S 410,9(».S1 

9,901.59 

$ 4^,805.10 


- 


5,764.173.57 
200,43049 




2,248,166.75 
80,752.03 


— 


1,060.248.85 

712,522.50 

1.772.771.35 




31.866,816 88 
2,486,264.47 




5,964,604.06 




2.308,91&78 


34,353,061.35 


Pasco 


Pflmtry 

Secondary . . . 
Total 


176.329 

134.024 
310.353 


4,617 
1.312 
5,929 


$ 442.486.92 

105.707,29 

$ 548.190,21 


$ 447.091.48 

101.556.73 
t 548,646.21 




4.956.256,98 
1,416,085.82 




1.669.469.62 

482,782.03 
2.152,251.65 




1.540.829.84 
423,807 69 




31.935,434,61 
8,545,230.40 






6.374,344.60 




1,964,637.73 




38,480.665.01 


Pfnallas 


Primary 

Secondary . . , 
Total 


211.343 

71,432 

282.775 


61.499 

3.224 

84,723 


$ 099.126.96 

146.404.15 

$ 8^,531.11 


$ 831,249,36 

127,376,84 
$ 1,058,626.20 


t 11,889,891.76 

097,498.12 

$ 12.867,3^.68 


S 10.623,474.30 

1.B93.1M,07 

$ 12,716,607.37 


$ 11.096.393.54 

1.754.679 80 


$ 103.688.404,40 
23.054,763,16 




$ 12,851.073.34 


$ 


126,743.167,56 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30, 1870 



FIRST DtSTRICT (Continued) 



Malntenanc* Co it 



OMntnwtlon Com 



TaM 



Polk Primary 443.624 

Secondary 248.523 

Total . 692.147 

Sarasota Primary 13S.S54 

Sacondary 12.695 

Totel 148.249 

District Primary 2,355.615 

Secondary 1 ,224.323 

Total 3,S%.SQ8 



FmlIm. 



Myl.lM 
laMaa.tl 



lun* 30, 1t7« 



TsMliUiVa 



luhr 1, IMi 
lunaMim 



lutr I. laea 



TaHlAIVMn 



11.706 
4,266 



924,887.39 
160,20627 



995,700.20 
182,302.01 



$ 12,122,665.43 
1,527,9^.79 



2,341,312.02 
1.347,323.70 



4,815,194.93 
1.346,194.28 



79,266,997.6:- 
21,475.761,r( 



15,971 $1,065,095.66 $ 1.178,002.21 $ 13.660,586.22 ( 3,688.635.72 S 6.161.389.21 t 1D0,741,750.3C 



335,796.90 
72,139.35 



480,649.28 
103,967.02 



5,342,577.75 
437.196.21 



t, 9^ ,81 9.09 
31,6^.54 



1, 124,039 Ji7 
573,021.42 



30,034,090.6' 
3.127,1 15.0£ 



10,816 
2,119 

12.935 I 407, 93825 $ 564.616.30 t 5,779,773.96 t 1,971 .44a.M I 1,697.8flO.M % 33.161 ,2«.7S 

$ 545,961.355.66 

1 23.662,22227 

$ 669,643.578 13 



196,993 
33.164 

230,157 



$5,363,550.97 

1.345.261.85 

$6,706,832.62 



t 6.281.30554 

1.258,086.23 
$ 7.539,391 77 



$ 85,111,313.79 

12,72 5,620. 79 
$ 97.636.934 58 



$ 28,091,855.39 
e.763,410,94 

$"36,855,266.33 



$ 33.263,873.76 

6,651 ,029.64 

$ 39,914.903.40 













SECOND DISTRICT 


















Aiachua . , . 


Primary 

Secondary .... 
Totil 


317.649 
219.544 

537.193 


7.013 
2,222 
9.£}S 


$ 


652,64822 
182,842.13 


$ 


662,141.99 
253,293.13 
915,435.12 


$ 9.156.624.33 

1,628,781.85 

$ 10,787,406.18 


S 


3,462,374.64 

64,443.31 

3.526,817.95 


$ 


3,355.632.96 

545,416.08 

3 J01 .048.06 


$ 


57,002.919.37 
9,937.43336 






835,490.35 


«.940,3S275 


Baiter 


Primary 

Secondary 

Total 


105.098 
tOe.158 
207.250 


3.704 
2.7K 
6,468 




176,847.40 

76,06967 

252,937^7 




89.115.87 
294,900. Gv 


- 


2,B25.M2.91 

686,426.80 

3,492,319.71 




30.933.77 
1.004.846.91 
1,125.780-66 




462,590.57 
266,097.20 
730.667.77 




15,478.787.21 

5.300,799.09 

20,779.586.30 


Bradford 


Primary 

Secondary 

Tota) 


102.368 

81.103 

183.472 


2.000 

7/9 

2,779 




126,305.24 

47,^6.56 

174,261.62 




1223SO.0e 

60.384.36 

183,^4,45 


r- 


2,472,79541 

619,419.32 

3,(ii92,214.eQ 




450716.40 

394,062.97 




226,066.76 
284,773.59 
510,830.35 




11,148.83823 
3,000.807,36 






644,798,37 


14,159,645.59 


Clay 


Primaiy 

S«conda/y 

Total 


148.819 
117.883 
266.702 


6,579 
1.436 
8,007 




276,141.47 
131,856.06 
407,997.52 




276.034.13 
1S7.0eiJ93 
443.096.06 


r- 


4.852.574.91 
1.036^68.34 
5.888,544.25 




756,822.18 

968,916.33 

1^26,838.51 




1,574,809.50 

96.649.50 

1.671,468.00 


16,864,982.67 

6,412.014.68 

23,277.00755 


Columbia 


Primary ..... 
Secondary 
Total 


217.983 
140.760 
3S8.7S2 


6,885 
2.291 
9.156 




438,6a?.37 

84,453.25 

523,135.62 




391,177.91 
114597.31 
505.475.22 


z- 


S«68,433.4e 

068,501.96 

8.528,835.42 




363,485.62 

730,946.03 




aoe,73^e6 

432,325.62 
1,241,058.27 




34,727,688.91 
7,284,251.26 






1,094,431.65 


42,011,840.17 


Dixie 


Primary 

Sacondary 

Toiai 


82554 

90X106 

172.559 


2,737 
1580 
4,317 




156,711.57 

63532.11 

220,043.68 




142,759.93 

71,838.27 

214.596.20 


7- 


2,185,267.66 

ei4.S06.00 

2.800,133^6 




176,782.06 

77,105.70 

252,867.76 




2503.19 
96,402.13 
98,905.32 




11,412,968.06 

4.430,874.89 

15.943,943.95 


Duval 


Primary 

Secondary — 
Total 


355.000 

51.433 

407.033 


82,916 

2,561 

85.477 


$1,^1,740.61 

83,825.28 

$1,975,865.99 


$ 2,407.818.66 

73.649.96 

$ 2.481.068.62 


$ 26,330.561.19 

1,144.627.23 

$ 29.475,188.42 


$ 19.539,218.44 

4,027.395.11 

$ 23.666,613.56 


$ 19.506,227.92 
2.356.535.76 




196,264.363.16 
42,566.789.45 




t 21je3,763.70 


236.830,132.61 


Qiictirist .... 


Primary 

Secondary 

Tow 


73.934 

97.007 

170.941 


B30 

S21 

1,4St 


$" 


49,437.25 
19,974.53 
68,411.78 


» 


46,720,57 
44,639.29 
91,359J6 


% 


1,075,87351 

314.954.04 

1,390.828-25 




279,177.31 
145,772.04 


r 


16,254.75 
64,166.92 
80.413.67 


r 


2.977.547.64 
3,073,865.15 




$ 


424,949.35 


6,051,212.79 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30. 1970 



SECOND DISTRICT (Cor^tlnued) 



ClHt 



ConalniGilon CmI 



County 


Syitnn 

Primary 

S«co>nd«ry . . . 

Total 


r«lal 


BrtO0ft 
FstI, IM. 


Myl,IB88 
Iiim30,1SM 


1 


tuly t. 1S«9 
un* 30, liTO 


ToulAIIVaar* 




luly t. I9W 
jun»30, iseg 




My t, IBM 
uneaClflTa 




Total All Yun 


Hamtlton 


1^.798 

71.487 

194.285 


4.964 
1.854 

6,818 


$ 274,04995 

78.089.43 

% 352,139.38 


% 


219,781 32 

34,279,66 

254,060.98 


S 3.313,689.69 

406,769.06 

$ 3,720,458.75 


t 


65,030.69 
249,988.34 


S 


1,483,173.61 
235.874.43 

1,719,048.04 


$ 


18.228,605 55 
3.283.162.62 






315,019.03 


-|- 


21.511,768,37 


Larayette 


Primary 

Secondary . . 
Total 


72.579 
102.852 
175.43t 


3,080 

167 

3.247 


S 51,256.17 

30.69681 

S 81,952.96 


-' 


53,36103 

52.457 26 

105,818,29 

250,389.39 

112,07625 
362,465 64 


$ 1,468,733.25 
422.154 26 
$ 1,890,687.51 
$ 4,680,010.10 
1,103,699.57 
S 5,983,909.67 


— 


13,637 92 
555,697.86 
569,535.60 




291,160.46 
1.055,997.64 


4,242.15911 
5,117,854 26 






1,347,156.30 


9,360,013.39 


Levy 


Primary 

Secondary , . 
Total 


234.406 
SI. 291 
46S.ra7 


4.273 
1,376 
5,649 


$ 217,525.02 
65.668.77 

$ 283,193.79 


,- 


838.935.30 

80391047 

1.642,84577 




2,147,M8.92 

697,^2.77 

2,845,581.69 


18.634,2^48 

10,537.840,87 
29^1 72, 139.35 


Madison 


Primary 

Secondary 
Toiai 


128.694 
124.285 
252979 


3.376 
644 


$ 138,623.69 
48.819.00 




118,820.24 
69,038 41 

167,13865 


S 3,271,222.69 

768.298.36 

$ 4.039.521.05 


- 


148,315.44 
310,157.84 

458,473.28 




1,003.30353 
228.728.21 




10,983,034,21 
5.567,628,62 




4.020 


$ 185.442.89 




1.232,031.74 




16,550.662,83 


Nassau 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


119.041 
110.821 
229.862 


1.924 

10,919 


t 828.58433 

77.340.06 

S 9Ce.924:39 




621,^5.92 
137.322.25 


$ 8,840,620.62 
1.183,.34107 

$ 10.024,161.69 




912,227.00 
358.308,34 

1,270,535,34 




51.394 09 
29,464.32 


- 


23.603.25596 
2.705.954.15 






759,248,17 


60.876 41 


26,309,210.11 


Suwannee . . . , 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


150.368 

147.667 

298.035 


2,441 

2.003 

" 4.444 


S 241,304.53 

56.0045t 

$ 299,309.04 




329.586.35 
96,948.28 


$ 3,121,947.82 

742,593.61 

$ 3,664.541.43 




2,818,905 70 
506,325 70 


- 


948,428.03 

444,857.37 

1,1^1,^5,40 




20,255,413.85 
6.223.045 29 






428.534.63 




3,325,231 40 




26.478.459 14 


Taylor 


Primary .... 

Secondary . . . 

Total 


136J81 
12S.197 
2ffi.478 


4.803 
1,307 
9.110 


$ 179,778.K 

58,692.47 

$ ^8,471. 12 


r- 


141,226.40 
127,681 its 

269,1003 


$ 3.455,669,70 

875.551.59 

$ 4.331,241.29 




11,322.77 
776,958.92 




313,551.91 
716,660.01 


- 


15,987,473.41 
6,952,012,09 




-,- 


788,^1.69 




1.030,211.92 


22.939.485J0 


Union 


Primary 

Secondary . . . 

ToMil 


65353 
105.988 
171,341 


2.623 

1.363 
3,986 


{ 65,32749 

60.596.12 

S 145.923.61 




79.423.35 

61,508.35 


$ 1,666.917.21 

469,23158 

$ 2,138,148.79 


125,964.85 
597,^2.33 




245.550.01 
169,677.36 
415,227.39 




5,038.109.25 
3,502,122.36 




140,931.70 




723.907.16 




6,540,231.61 


District 


Primary 

Secondary . . , 
Total 


2.433.520 

1.923,490 
4,357.010 


147.199 

24,905 

172,104 


S5.7e2.964.16 

1,166,336.97 

$6,951,301.13 


S 6.069,898.10 

1,567,992.46 


$ 86,590,054,06 

12,657,386.54 

$ 99,447,440.60 


$~ 


29,492,170.09 
11,663,778.22 


$ 32,434,068.88 

7.725,531 15 

S 40,159,590.03 


$ 


462,851,356 07 

125.904,335.74 




S 7,637,890.56 


41,155,946.31 


588,755.691 81 



Boy 



Calhoun 



Primary . . 

Secondary 

Total , , . 



Primary . . 
Secondary 
Total . . . , 



THIRD DISTRICT 



201.446 15.223 S 567,342.83 $ 614,884.21 $ 10.192,990.93 $ 1,105,795.60 t 3.465,505 56 S 34,473,861 91 



118,656 



1.316 



106,077.73 



92,646,34 



1,241,241.57 



565,243,55 



574,975.02 



320.102 16.539 $ 693,420.56 $ 707,532.56 $ 11,434,232,50 | 1,671.039.15 $ 



iiajsa 

7^198 



12,240 

1,142 



172,861.84 
34,646.17 



18831S.74 
47,807,89 



3,183,821,96 
467,827.52 



39,744.62 
254,906 39 



4,060,460.58 

~ 35,07575" 
287,246.28 



10,107,980.10 
44,581,842.01 

4.721,410,29 
3,470.707.16 



188,151 13.382 S 207,708.01 $ 236,127,63 $ 3.651.649,48 $ 294,651,01 $ 322.^2,03 $ 8,192,11745 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30, 1970 

^- THIRD DISTRtCT (Contlnuad) 



Malntaninca Langlh* 



Malmananea Coat 



CgfMtnicUM Cmi 



County 


SyMM 


TbW 

MHm 


Bridga 
FMt.lnc. 


luJyI.IMi 
tun* 30, ItW 


lulyl. IMS 
IuimM, 1BT0 


Total All Ymi* 


lulyt.ian 

iiMM3a.iMa 


Jii)yl. IMi 
liuM 30. 1070 


Total Aa VMM 


Escambia 


Primary ... 

Secondary . . 

Total 


234.198 
204.838 
43d.038 


38,252 
5,428 

43,680 


$ 


677,8K.92 
272,400.55 

950,192.47 


$ 626,450.68 

24.960.72 

$ 853,420,41 


S 10.165,267.37 

2.962,006.40 

$ 13.147,273.86 


$ 4.358.65246 

1,363.273.96 


$ 


4,290,668 97 
1,131,292 76 


$ 


67.783,117.79 
16.333,273.02 




$ 5,722,126 42 




5.421,961.73 


64,116,391.71 


Franklin 


Primary 

Secondary . , 
Total 


96.907 

76.392 

177.299^ 


23.867 
57,?63 


- 


274,134,48 
35,006.21 

310.132.70 


$ 316,357.35 
45,272 62 




6,003.960.30 
953,307.29 


$ 435,349,17 
214,309.58 


— 


«5,390,76 
300.46619 
735.876,95 


-- 


8,617.927.50 
7:380,304.75 




$ 363.63017 




6,957.267.59 


% 649.65675 


15.987.232.25 


Gadsdan 


Primary — 

Secondary . . 

Total 


t96.9t1 
323.543 


6.046 
2,733 
8.779 


— 


203.196.12 

93,453,29 

296,651,41 


$ 341,995,30 

191,937,32 


— 


3.764.245,00 
1,275.493.13 
5,059,736.22 


$ 667.03531 
241.088.07 


— 


1.470.293,41 

131.90935 

1.602,202.76 




15,633.663,18 
5.442.617.67 




S 533,932,62 


$ 928,121.36 




21,076.281.05 


QUIT 


Prirrwfy 

Secondary . . 
Total 


90.530 

83.319 

t73.849 


2.487 
1.795 
4,282 


— 


227.594.06 

63.540 46 

201,143.56 


$ 324.23835 
50.615.30 




4,737.273.32 
608.759.10 


$ 313.064.17 
156.828 97 


— 


19.44519 
122.423.23 
141.868.42 


r- 


7.748.826,94 
4.097.71674 




$ 333,853.65 




5.346.032,42 


$ 468.91314 


11.846.54566 


Holmra 


Primary 

Secondary . . 
Total 


133.436 
108.737 

242.173 


7.072 

1.960 
0.052 




223,339.92 

81.674.20 

305.014.12 


S 198,218.50 
73,701.96 




4.031.631.70 
731,601,07 


$ 196,158.80 
180.690,34 




316,421,97 

41t.750.60 


— 


6.632.592.01 

4,060.720.02 




$ 271,920.46 




4.783.232,77 


t 356.847.23 




730.172.57 


10.603.312.03 


Jackson 


Primary — 

Secondary . . 

Total 


270.429 
172.SSS 
442.9n 


10.442 

1.431 

11,673 




345.418.26 
110.853.53 
456,271.70 


S 457,510.21 
110.513.61 


— 


7.678.895 73 

903,413.06 

8.582,308.70 


$ 843.87843 
457.686.54 


— 


625.36667 
294.586,20 
919,952,87 


— 


17.643.244,33 
7,058.481.57 




$ 568.032.82 


S 1.301.544 97 


24.701.725.90 


Jflffsrson 


Primary 

Secondary . . 
Total 


124.160 

76.233 

200.393 


3.266 

1464 

4,750 




160.649.74 

53,120.21 

213.969.65 


% 151.02197 
63,24896 




3.218,268 86 

472.714.69 


$ 35836.10 
474.67448 


— 


174.666 82 

68.066.87 

244,853.69 


— 


13,672,026,06 
3.917,976.25 




$ 214.270.93 




3.660.963.57 


$ 832,940,58 


17.790,004.31 


Leon 


Primary 

Secondary . . 
Total 


168.086 
115.752 
303.650 


4,084 

967 

S.0S1 




612,224.04 

82,^8.70 

S94.461.73 


$ 582,045.36 
130.569.07 


— 


7,347,520,80 
1.366.500.73 
8.714.111.53 


S 2.360.367 45 
342,354,92 




2.648.3M.73 

471.111.68 




36,062,424.23 

9.190,180.29 




$ 721,835.33 


t 2,702,722.37 




3,110,500,61 




48,172,604,52 


Uberty 


Primary .... 

Secondary , . 

Total 


115^384 
119.882 
235.146 


3.606 
2.719 
6,617 




155.570.62 

41.65505 

107.225.67 


$ 117,660.77 
50,454.94 


— 


1.896.444.45 

611.571.36 

2.506.015.81 


$ 147.840.26 
209.804.29 


— 


157.566,29 
184,531.67 
342,11816 


— 


4,937,876 93 

4,640,604,02 




S 168,124,71 


$ 447.644.55 


9,576,480.95 


Okaloo«a 


Primary 

Secondary . 
Total 


194.561 
111.080 
3».661 


20.677 

1,4^ 

22,102 




516.847,66 
148,709.57 
863.557.43 


( 758.507.92 
137.568.89 


$ 9,152.525.46 

1.533,887.05 

i 10.668.392.51 


t 9,495.519.14 
379.533.15 


j- 


6.a%.303.8e 

760.146 33 
7,653,452.21 


— 


49,030,603.26 
6,051,619,78 




$ 896.076.81 


$ 9,675.052.29 


55.082,223.04 


Santa Rosa 


Primary 

Secondary . . 

Total 


248.399 
136.301 
384.700 


33.34S 

5.742 

30.087 




426.396.53 

83.430.30 
512.826 83 


$ 463.645.65 
S2.91S.60 


- 


6.903.572.02 
1.082.322.19 
7,965,604.21 


$ 1.256.475,31 
221,529,90 


— 


1.017.450.17 
313,330 69 

1,330,789.86 


— 


41.312.45.^.56 
6.CQ6.318 23 




$ 546.76446 


$ 1,478,005.21 


49.346,773.79 


Wakulla 


Primary .... 

Secondary ,. 

Total 


133.212 
62.386 
195.598 


3,001 

05O 

4,041 


i 


120,496,89 

67,240.15 

187.737.04 


S 201.744,33 

51.625.% 

$ 253.369.98 


r 


2.293.763.71 

511,214.50 

2.804.978.21 


$ 96,ie8J8 

88,089.97 

$ 185.256.55 


r 


152.352.08 
153.244.36 
3(».S96.44 


r 


5,773,72905 
4.116.495.15 
9,800,224.20 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30, t970 



THIRD DISTRICT (Continued) 



C«umy 



Walton 



Washington 



District 



Syilaot 



Primary . 
Secondary 

Tolal . 



Primary . . 
Secondary 

Tolal 
Primary , , 
Secondary 

Total . . . 



Langlh' 



Malnlananca Cost 



CoiMlruettMv C«tl 



Toul 



Brtdgt 
r*«t,lnc. 



luly 1.1«8S 
Jurw 30, tBOS 



lulyl, 1MB 

iiuw ao, ino 



Tslal All Yaws 



205.781 

16B.024 

373.805 

"115.TO2" 

J04jee 

219.250 



17,294 
3.807 



21,101 



372,98148 

178,215,70 
551,197.18 



347.397.21 

109,670,70 
457.067.91 



7,271,171.58 
1.841,682.23 



JulyMMB 

juM 30, tan 

2.397,731,89 
370,11632 



lulyl.lMt 
luiw 30. 1S70 



Total All Vvan 



$ 8,913,05381 $ 2.767.848.21 $ 



4,448,316.84 $ 

299.926.86 
4.748,243.70 $~ 



16,580.65692 

7^1«77^2 

24.094,7'34.14 



7,529 
_l,742 

9.271 



159.061.64 
74.539.23 



158.104.15 

117,052.76 



3.380,04300 
887,354.12 



296,577.43 
741,964,78 



$ 233,600.87 $ 275,156.91 $ 4.267,39712 S 1,038,54221 S 



676,634.18 

351^11.48 

1.028.445.86 



2.594.128 208,633 15,239,012.36 % 5,852,328.91 S 92.106,06000 S 24,388.84081 % 26.849.076.27 
1.929.4J4 48.15 7 1 ,526,099.1 6 1,593.597,45 17.271,166,10 6.332^3^21 5.858.561.97 

4,523.542 256,990 18,765.111.52 $ 7,450.926.38 $ 109.377,226.10 $ 30.720.914.02 $ 32,707,638.24 



8.341,983.47 

4.805 851 68 

13.147 83Sis 

342.421.104.36 

107,113,926.75 



$ 449,535,031.11 













FOURTH 


DISTRICT 


















Broward 


Primary ... 
Secondary , . . 

Tolal 


231.777 
44513 

276,290 


15.478 

3.444 
18.922 


S 


768.716.45 
168.00(2.95 
936,71910 


S 


880.962,06 

192.490.77 


% 


9,907.15^21 

1.677.368,2* 


T 


8^0.55615 

989.625,17 

8.060.181,32 


S 


9.714.685 02 

1.807.766.84 


$ 


62,997,112.30 

17,664.485.86 






1.073,472.83 




11.5B4.543.45 




11.522.451.88 


100,661.596,25 


Cotiier 


Primary .... 

Secondary . . , 

Total 


207,145 
164.932 
372.077 


12,916 

3,034 

15,950 


- 


293,51781 
166.363.46 
459.881.27 

934.128 52 
-0- 
934,128.52 


t" 


299.069.06 
134,887.28 
439.966.34 




5.056,216.20 
1,090.212.47 


- 


1.560.316.65 
2.030.963.49 
3.591.21^14 




2.999.931.70 
1,697.951,58 
4.^7.883.28 




31,097,070 31 
13,625.640.80 






6,146,426.67 


44,722.711.11 


Dade 


Primary .... 
Secondary . . . 

Total 


324,150 
-0- 
324. 1M 


82,136 
-0- 
82.136 


- 


975,88070 
-0- 

975.680.70 




13.626.519,74 
19,593,58 




18,726.52512 
6.758.648,35 


$ 22,242,687 77 
10.401,392 07 




337,724.545.27 
49.838,833,76 






13,646.113.33 


25,485.173.47 


S 32.644.279.64 


387,563.379.03 


Indian River . . 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


103.143 

72028 

175171 


8,732 
1,120 
9,652 


- 


315.712.29 

64.647.71 

380.360.00 




261,140.30 
157.168.59 




4.371.524 56 
655.423 83 




3.455.421.55 
219.534 34 




4.746.821 ,29 
425.225 64 




23,242.766 96 
3,247.333 78 




418,308 89 




5.<^.948,39 




3,674.955.89 




5,174.047.13 


26.490,120,74 


Martin 


Primary 

Secondary , , , 
Total 


143.953 

46.906 

190.859 


13,213 

2.324 
15.537 




306,819 72 
39.593 77 




355,755.80 
55,386,17 




6.612,358,78 

396.523,88 

7.008,882^66 




879.019.75 
315.752.14 




1.716.100.17 
70,62943 

1.786.729.60 




18,637.252.31 
4,647,231.82 






346.413.49 




411.141.97 




1.194.771.89 




23,284.484.13 


Monroe 


Primary 

Secondary . . . 

Tolal 


129,754 
211.707 
341.461 


95.278 

4,980 

100,258 


- 


462.479.27 

84.74210 

547,221.37 


— 


520,795.11 

93.52227 

614.317.38 




12.010.38275 

888.991.68 

12,899,374.43 


— 


475.558,11 
1, 539.460 JiO 
2.015,018,31 




2,112,940,72 
1 222.394.08 
3.335.334 80 




20.371.57975 
20,527,325.53 
40,89B.9Cfi28 


OkeschobM . . . 


Primary 

Secondary . . . 

Tolal 


104.ai'> 
89,818 

194, 1M 


5.340 
585 

5,905 


- 


120.714.22 

32,327.56 

153,041.78 


- 


147,759.17 

59,701.14 

207.460,31 




4.188,439,78 

414,755.34 


— 


73.445,79 

1.167.898.11 
1.241.343,90 




22? 532,42 

1.110.723.56 
1.332.955.98 




9,180,363.38 

7.272,911.73 






4,603,195,12 


16,463,295.11 


Palm Beach . . . 


Primary 

Secondary . . . 
Toitl 


332.088 
124.178 
456.286 


18.709 

8.860 

27,580 


S 769.707.69 
3W1.465.34 

$1,188.173 03 


$ 920.216.60 

409,215,26 
$ 1,329,431.66 


r 


14,640,131.00 

3,148,623.25 

17.788.754.34 




3.132.531.44 
584.336.08 


$~ 


6.111.536 45 

794.706,15 

6,906,24160 


$ 


78,071.676,65 
31.464,444 21 




s 


3.717.467.52 


109.556.120 88 



STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF JUNE 30, 1970 



Cwmiy 



SyMaoi 



St Lucie 



District 



Primary . . 

Secondary 

Total . . . 



Primary .. 

Secondaiy 

Total . . . 



FOURTH DISTRICT (Continued) 



M«IMwiMi«« Com 



CoMiiwellafl Com 



TaW 



r#nt InCi. 



luAaSO. tl 



Julyl. tM> 

lufM 30. fire 



TqM All V«*n 



Myl, IMI 
}un«30,ltM 



hilyl.lflat 
Inn* 30, IB70 



TottlAflVMn 



7,0M 
3.T82 



272.433.11 
29,308.76 



300.193.11 
S4.085.09 



$ 



5,559.429.32 
345.915 97 



62&,8S3.10 
639,991.07 



546.B28.34 

699,936.51 



1S.788.07B.es 
6.718.821.44 



ia.747 
78.426 

204.173 10.241 $ 301,741,87 $ 354,228,20 $^ 5^9^,345.29 $ 1;!69.874.17 $ 1,446.764 85 $ 22.506.900,09 

$ 617,110.535.67 

155.027.028.93 

$ 772,137.564.60 



1.702.092 258,861 S4J»4,229.0e t 4,661,791,91 % 75,972,167.43 $ 34,003,259.66 

832.506 27,509 983.451 35 1,156.456 .57 8.637,428 25 14.246,806. 95 

2,534.600 286.370 $5,247,680.43 $ 5,818.24848 ( 64,609,585.68 I 48,250.068.61 



S 50.415.963 88 

1B.430.72506 
$ 6a~846.688 94 













FIFTH DISTRICT 


















Brevard 


Primary 

Secondary . . . 
Tolal 


285.519 

53.4K 

339.001 


23,636 

513 

24,149 


$ 


846.656.30 

64.248,70 

910,903.00 


$ 1, 004,91 0.(» 

73,123.07 

% 1,078,CB3,15 


$ 13.327,322.64 

693,078.99 

$ 14,020.401.63 


s 


8,345,344.10 

592,998 80 


S 


94^,790^11 
654.05583 


$ 112,785.333.14 
5.051.52983 






8,938,342 90 




10.233.854 84 


$ 117.836.86297 


Citrus .... 


Primary 

Secondary . . . 

Total 


136.eS8 

81.144 

217.802 


3.010 
1.426 

4,436 


- 


111,070.96 
59,219.08 

170,290,04 


r- 


87,0^.13 

78,375.56 

165,437 69 


— 


3.O66.O0O.34 

817.302.92 

3,875.303.26 




219,941.51 
161,025.71 
380^67.22 




298512.35 
270,927.60 
SaS,1 39.95 




9.478.221,81 

4.543,606.36 

14,021.83017 


Flagler . . . 


Primary 

Secondaiy . . . 
Tolal 


102.357 

43.310 

145.667 


2.899 

1.175 
4.074 


— 


179,541.87 

20.189 22 

199.731.09 


— 


189.613,56 

39,615.19 

229.2%.75 




3.0M.911,57 
356.907,34 




88,38974 
93.55126 




486,124,93 
135,755,66 




16,783,835,26 
3,162,635,88 






3,390.616.91 




181,941.00 




821480.61 


10,948,471.14 


Lake 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


316.815 
173.515 
490.330 


6,870 

1,574 

10,444 


j- 


434,K9.73 

98,927.36 

533,757.08 


— 


418,175 69 

98.610.25 
516.785,94 


$ 8,KS,801.07 

1,110,407.09 

$ 10,066,008.16 




1,451.009.76 
780.382.17 


— 


1.439,792.39 

427,415.60 
1,867.207,99 


r 


39,216.694.66 
10,299,86242 




$ 


2.231.39193 


49.518.557,08 


Marlon . . . 


Primary 

Secondary . . 
Total 


386.306 

205.184 
603.492 


4.321 
5,270 
9,501 


— 


681,667.57 
127.024,86 
806.892.43 


— 


713,656.51 
148,142.09 
861,796.60 


$ 9,057,979.17 

1.168,164.85 

$ 10,226,16402 


— 


1.753.740.20 

223,253.67 

1.976.993 87 


— 


1.563,772.00 
1.171.411.70 

2,735.183,70 




47.702.834.68 

9521.053.97 

56,923.888 85 


Orange , , . 


Primary 

Secondary , . . 

Total 


319.318 

108.«3 
427.741 


14,091 

1,710 

15,801 


— 


747,592.29 

63,696.79 

831,169.08 


— 


757,054.88 

143,080.47 
900,135.35 


— 


8,465,288.56 

1,169.766,98 
9,635,055.53 




3,703,011,60 
263,207.53 




4,368.893 97 

1.653,540.82 


j- 


100,845.125,97 
13.604.340,K 






3,966219.33 




6.022.434.79 


114,449,486,79 


Osceola . . 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


171.418 
140,532 
311.950 


5,971 
3,871 
9,842 


— 


204752-73 
117718.51 

322,471,24 


— 


200,933.08 
103.793.82 
304.726.60 


— 


3,761.093.01 
1,119,459.07 
4,880,552.08 


— 


923,866,06 

257,387,36 

1,181542.44 




4,176,466.05 

251562.16 

4,427,72851 


— 


24.800.971.02 

8479,44350 

33,380,414.22 


Putnam . . 


Primary 

Secondary . . . 
Total 


143.005 

90.601 

233.606 


9,068 

649 

9,717 


— 


305,356.37 

68573.81 

373,630.18 


-- 


305,643.07 

66,637.84 

392,080.91 


T- 


5.485,704.27 

801,263.58 

6596,987.65 


— 


759,123.73 

605,148.63 

1564,272-36 




65,920.96 
677,147.15 
743.068.11 


j- 


18,216,333,66 

6,332,931.37 

24.549,265.02 


St. Johns . 


Primary 

Secondaiy . . . 
Total 


217.621 

94.934 

312.565 


24,482 

1,533 

26.015 


r 


470,826,68 
100,405.77 
571,032.65 


r 


606,392.67 

117,091.93 
723,484,60 




9,464.143.08 
987,878,56 


r 


1,200,005.98 

168,884.49 

1,388.890,47 


r 


517.46658 

577.918.14 

1,095,404.42 


r 


40,036,016.62 

5.441.322.17 




$ 10,432,021.64 


45,477,337.79 


'MBlntananc* 


I*ngm a* ot Dacimbar 3t . t 


w». 
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STATEMENT OF MAINTENANCE AND CONSTRUCTION BY COUNTIES 

AS OF lUNE 30. 1970 

FIFTH DISTfllCT (Continued) 










SyMMi 




Loigai- 




Mabilaninc* C«it 






Conatnictlon C««l 






County 


Teul 

MitW 


Bridfl« 
FMt, Inc. 


lulyl,IB6S 
|yn*30, IMB 


Juty1.ig«9 
jiina 30. tSTO 


Total All Vaar* 




July 1. isas 

tune 30, 1969 




July 1. 19<9 

lun>30. t9T0 




Tniil AM Ymmn 


Seminole .... 


Primary . . 
Secondary 
Total 


106.000 

42.388 

148.388 


3.459 

494 

3,953 


$ 244,263.13 

14.379.18 

$ 258.642.31 


5 307,710.91 

39.678.50 

S 347.389.41 


S 3,777.391.46 

401,538.77 

$ 4.178.930.23 


$ 


301.078.39 
456.992.14 


$ 


74,642,17 
494,267 92 


$ 
S 


20.757.508.35 
4,598.054.13 




$ 


760.070.53 


s 


568,910 09 


25.355.562.48 


Sumter 


Primary . . 

Secondary , 

Tolal ... 


168 4B6 

84.117 

252 603 


9,225 

943 
10,168 


$ 265,828.38 

54,924,22 
$ 320,752,58 


$ 232.623,05 

48.442 27 

S 281.065,32 


$ 3,229.323,86 

631.134,49 

$ 3,860,458.35 


S 


547,284.22 
95,353.99 


$ 


774.38224 

345.704.40 

1,120146 64 


s 

s" 
s 


27,601,483,43 
4,938.555.60 




s 


642.638.21 


32.540.039.03 


Voluala 


Prlmaiy . . 

Secondary , 

Total .... 


299,629 

61.427 

361.056 


19,985 
746 

20.731 


$ 684.948.37 

82,070.96 

$ 767,019.33 


S 848,148.82 

50,239,40 

$ 898.38822 


$ 11.285,246.75 

73B.232.ra 

S 12,024.47968 


s 

r 


8.509,020.39 

85.546.71 

8,594.567.10 


$ 


7.217.837 46 
309,799.71 

7.527,637 17 


85,185,49162 
8,048.699.66 




s 


93.234.191,28 


District 


Primary . . 

Secondary . 

Total ... 


.... 2,665134 

1,178.»7 

. . . . 3344.091 


129,017 

19,904 

148,^1 


$5,177.134 56 

890.976.46 

$6,068,111.01 


$ 5.671,824.45 

1.026.730.09 

$ 6,696,554.54 


t 82,911.005,77 

9,976.155.57 

S 92,867.161.34 


$ 
$ 


27.801.604,90 
3.685,732.46 


$ 30.563.329 61 
6.9G9.2E6.71 


s 
s 


543.409.849.41 
83.822.037 41 




31.4e7.537.36 


$ 37.532.596.52 


627,231,886.82 



'MOnltnue* langui m tX D«C«mMr 31 . MBt. 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

STATEMENT OF CONDITION 

JUNE 30, t969 



GoMOUdatad Fund UntMlrlcM Fund 



Saeondwy Fund 



TnirtFiind 



ToUFund 



ASSETS 

Petty Cash , 

Cash In Banks 

Casti in State Treasury , , , 

Invest men is: 

United Slates Securllfas 

Fuel Tax Anticipatory Cert 

Current Receivables: 

Due from other fload Fund 

Due from alher Qovernment Units 

Due from Other 

Deferred Charges 

Prepaid ttams ....,..., 

Materials & Supplies 

Total Current Aas«ts 

LIABIUTIES 

Liabilities: 

Accounts Payatjie 

Deposits of Others 

Contract Retainage 

Accumuiated Leave 

Due (o other Road Funds 

Total Current Liabliities .ik 

FUND BALANCES 
Fund Balance June 30th 



$ 60.50000 


t 6B.5OO.0O 


$ NA 


$ NA 


( NA 


1.396.851.73 


Nft 


NA 


NA 


1,396.851.73 


7.743,977.77 


4,181,435,05 


1,382,377.07 


2,200,165.65 


NA 


193.358,105.40 


87,864,684.14 


53,630,311,09 


51,663.110,17 


NA 


5,790,000.00 


MA 


5,790,000,00 


NA 


NA 


NA 


4,233.492.03 


NA 


NA 


224,045.44 


9,410,887.73 


5,476,250.12 


3.934,737 61 


NA 


NA 


444,170.99 


382,571.49 


81,599.50 


NA 


NA 


1,349,991.00 


1,3«.991.00 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 
$ 53.863,275^2 




S 219.562.584.62 


t 103.556.923.83 


S 04.979,025.27 


t 1.620,K7.17 



1.766.038.22 1 


t 1.775.823.99 


t 214JS9.67 


$ NA . 


$ NA 


648.22131 


649.221.31 


NA 


NA 


NA 


7,615.145.56 


5.678,163.73 


865.993.34 


1,070,988.48 


NA 


2,848,4-17.52 


2,848,417.52 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


3,577,628.15 


527,510,18 


128,353.70 



$ 12,878,822,61 $ 10,951,626.55 $ 4.657.881.16 $ 1,598,498.67 $ 128,353.70 



$ 206,663,762.01 ( 92,605,^7.20 $ 60,321,144.11 $ 52,264,777.15 $ 1,482,543.47 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

STATEMENT OF CONDITION 

JUNE 30, 1970 

• ConMtldW*dFMnd Unriitilolii Fund Swwndirif Fund TniMFtmd fliftli TumpUta Fund 

ASSETS 

Cash: 

Petly Cash $ 108.0OO.O0 S 70.000.00 $ NA $ NA $ NA S 33,000,00 

Cash in Banks 3.304.023.39 NA NA 3.304.023.39 2,037.411.50 

Cash in Stale Treasury 20.433.580.23 13.605.368.65 3.268,003.48 1 .522,796.60 NA NA 

Investments: 

United Stales Sacuriites 215,384.405,88 87,213.898.41 62,824,477.64 38,008.778,65 NA 27.337,251.18 

Fuel Tax Anticipatory Cert , , 3,410.000 00 3.410.000,00 NA NA NA 

Current Receivables 

Due Irom oiher Road Fund NA 6,283,63917 NA NA 352.471.04 104.407.27 

Due Irom oiher Government Unils 12,385.07739 5.692,49598 6,692.581.41 NA NA NA 

Due Irom Ottier . 944,465 93 200.02143 235.894,25 477,398 56 36,60158 

Deferred Charges , 3.233.195.03 3.233.19503 NA NA NA NA 

Prepaid Items , 187.689.93 129,806.73 NA NA NA 57.883.20 

Materials & Supplies , 5,323,9 35.45 5,323 .935.45 NA NA NA NA 

Total CurrenI Assets I 264.714.373.23 S 121,752,560.85 t 76.430.956.78 S 39,531.575.25 ' t4,133.89299 $29,611.554 73 

LIABILITIES 

Liabilities: 

Accounts Payable , $ 2,225,020.86 $ 2,473.587.65 S NA $ NA S NA S 5,449.89 

Deposits o( Others 4,327,795.25 4.264.414.75 236,872.02 NA NA 34,820 00 

Contract Helalnage 8,524,003 36 6,125.588.43 1.152.299.69 1.246,115.24 NA NA 

Accumulated Leave 3,664,651,94 3.664,651.94 NA NA NA NA 

Due to ottier Road Funds NA _^__ 4.51 0,855 J3 626.^4.45 744,265 36 402 433 83 

Total Current Liabilities $ 18.741,471.41 $ 16.528.242.77 $ 5,900.027.24 S 1.872,399.69 $ 744.265.36 S 442. 703.72 

FUND BALANCES 

Fund Balance June 30th S 245.972,901 82 $ 105.224,318.06 S 70,530,929.54 $ 37.659.175.BW lWe9,62r.63 529.168,651 01 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES 

FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1d69 



ConaoUdatod Fund* UnrasMcMd Fund* 



Sacondarr Fundi 



Tniat Funda 



TeMFimda 



REVENUE 

SlatQ Sources: 

Motor Fuel Tax 

Licenses & Permltl 

Fines & Penalties . 

Interest on Investments > . , 

Toll Collections 

Conlribulions from Government Unlit . , 

Reimbursements & Others 

Sale of Bonds & Ceriificste* 

Other DOT Funds 

Federal Sources: 

Interstate Federal Aid 

Regular Federal Aid 

Other Federal Aid 

Total Revenue 



EXPENDITURES 

Administration 

Capital Outlay - Building & Equipment . . 

Bond & Other Debt Requirements 

Maintenance 

Toll Facilities Operation & Maintenance . 
Contributions to Other Government Units 

interfurvd Contribution , 

Service Chargea & Oth«r , 

Construction & Resur(aclt«g: 

Interstate System 

State System ...,.,, 

Expenditure Conlra 

Total Expenditures 



$186,W6.296.79 

801.497 23 

816,484.6S 

8,774,62547 

13.813,062.95 

6,890,9?9.99 

6.890.799 57 

26.246.071.40 

NA 

50.005.45200 

19,422,951 00 

1,557,329.25 



$116,138,620.77 

801.497.23 

816.464.66 

3,478,323.64 

2,257.685.23 
549,670.96 



2,956,462.92 

50,005,452.00 

18,607,267.44 

1,567.329.25 



$322,116,300.30 S195.0G9.194.1 1 



S 7.448,791.20 S 7,446.791.20 



2,709.312 27 

34,806,955 79 

31,741,036 91 

1,775,316.37 

260.392.33 

NA 

4,932.860.13 

56,392,181 14 
134.767.964.19 
(1,019,169,21) 



2.709,312 27 

512.004 07 

25,069.864.97 

33.544.16 
9,024.508 50 

4,932.860.13 

56,392,181.14 
66.146.775.76 
(1,019,169.21) 



$70,757,476.02 



2,778,803.92 



711.644.94 
421,450.65 

7,705,715.M 



2,915,663.56 



$85,290,774.78 



15.347.064.19 
5336,434.91 

226,648.17 
9.864.406.96 



46,112,835.18 



2,517.497.91 

3,921.599.62 
140,555.45 

26.246,071.40 
8,425,914.99 



$41,251,eW.57 



2.647.19.15 



23.506,353.25 



13,813,662.96 
5,778,92249 
9.295,213.11 

$26,867,996.56 



18,947.867.53 

634.737.03 

1.775.316.37 



6,847,2K.0B 



$273,815,641.12 $171,252,672.99 



$76,387,589.43 $26,153,512.40 $26,405,17301 



^i^ J- J- J 2 'J 



1 M H M 
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EXPENDrnjRES 

Admtn)stratfon , 

Capital Outlay - Building & Equlpmani . . . . 

Bond 4 Othef Debl Requirements , 

Maintenance 

Toll Facilities Operation & Mslntsncnce . . . 
Contributions Id Other Government Units , . 

Interfund Contribution 

Service Charges & Other 

Construction & Resurtecing; 

Interslale System 

State System , 

Expenditure Contra , , 



FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

STATEMENT OF REVENUE & EXPENDITURES 

FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1970 



REVENUE 
Stale Sources: 

Motor Fuel Tax 

Licenses & Permits 

Fines & Penalties 

Interest on Investrnents 

Toll Collections 

Contributions from Government Units 

Reimbursements 4 Others 

Sale of Bonds & Ceniflcstes 

Other DOT Funds 

Federal Sources: 

Interstate Federal Aid 

Regular Federal Aid 

Other Federal Aid 

Total Revenue 



Cofwolldf d Fundi UiUMtrictad Fund* SMondwy Fundi Tnnt Fundi 



Ton Fundi 



TanvHwFiMdt 



S204.135,0t7 10 

894,85900 

957.566.K 

15.540,698 77 

35.525,229,91 

2.755,224.65 

7,849.J 17.37 

NA 

39,041,960.00 

26,627,449.00 

267,886,74 



$125,955,251.99 

894,65900 

967,566.95 

6,366,463,44 

903,306 05 

753,237. ta 

6,422,280,26 

30,041.980,00 

26,549,732 08 
267,886.74 



$78,179,785.11 



4^4,577.91 

450,547 29 
366,238.51 

7,496.33057 



2,077,716.92 



3.610,74Z31 

1,401.371-51 

108,911.33 

6,416,040.63 



225.00 
35,525,229,91 

6.818.730.35 



1,34«,e80,11 



12,764,589.41 43.599.140.34 



$335.595.029.69 $2OB,104.5e3.W $92.797.176.31 $11.537,065.78 $5<J08.774.67 $44,945,830.45 



8,760,076 02 

3,001,175.27 

46.204.879.56 

36.340.79245 

4.410.324.KI 

250.808.92 

f^A 

5.004.165.20 

61.061,120.14 
167.242,772 28 
(551,882.08) 



$ 8,760.076,02 $ 

3.001.175,27 

509.802.28 14.016.638.42 

27,675.255.73 6.616,43857 

69.468.(B 179.830.84 

2.506.590.37 10,988.120.86 

5,004,165.20 

61.061,120,14 

92,903,514 05 50,806.362,19 

(551,862.08) 



117,543.58 
5.687.00 



2,486,540.75 



20,096.706.29 

2,043,411.15 

4.410.324.80 

1.51000 

2S.<XSS30M 



11,464,18899 



32.651,196.38 



23,532.896.04 



Total Expenditures $331,724.232 57 $200,939,285.07 $62,567,390.88 $26,142,667.37 $54,637,663.06 $44,115,387.38 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SECONDARY FUND 

JULY 1, 1868 THROUGH JUNE 30, 1970 






B»)f 

Bradfoid .... 
Bravsnt . . . 
Broward 
C«ttioun 
Chirlofl* . . . 

CiUM 

Clay 

Cotltcf 

CoiumUa , . . 

0»t)9 

OeSolD 

Dlila ...... 

Ouvil 

ElMmMl . . , 
^l(SI*r '.... 
Frwililin ,... 
Oadidan .... 

QNchrlM 

Qlidu 

Quir 

Hamilton ... 

KardM 

Hwfkdry 

HamarMto . .. 
HlgltliiKli .. 
HIIMtKKOugli 



Indian Rivw 
Jaekion .... 



hiHis. tm 



LalayMla 
Laks ... 



i 332.4218T 
2SOM217 
254.064 » 

iB3,T34n 
1.221 .3S3.W 

3.n2.7is.(n 

308,22178 

4S.S7atT 

22T.S1Z21 

579.877 48 
779.e»,14 
481. 544.21 
13.339.275 81 
215.875.93 
138.827.19 
2.883.57284 
818.303 37 
33.95871 
86,38874 
145.5159I) 
92.733 S3 

5ee.MS55 

94.803 45 
215 17917 
291.753 50 
20804035 

214.88114 

1.123.917 OS 

1.888.328 93 

180 884 79 

811.27514 

240.5:9 H 

423.84844 

112.807.96 

1.290.707.75 



t 1.388,708.88 
582.702 20 

i.\oo.mtso 

338,42$ BS 

2.209.578^ 
5 152.849 94 
208.854 31 
523.712.51 
388.282 44 
487.47103 
1.851.023 08 

<a8.o«se 

11.480.319 48 

759.829 87 

344.999 00 

9. 722 .291 94 

1,802,483 58 

301.879 84 

540.390 09 

494.85915 

188,289 42 

434.714 30 

310,723 m 

3S5.503K 

398.479 80 

SUJW91 

379.984 70 

1.080.518 87 

4.S89.9S0 ID 

298.30) 5« 

553 48443 

880.808 03 

338.032 05 

2S3.1 59.22 

1,237.819,17 



t I«!,»t47 

•17,218 58 

1080.43787 

288,783 29 

20n.23S 82 

2.K4.504 03 

289,752.50 

524,417 24 

355,018 91 

744.8S3 15 

1.773,294 59 

983.748 24 

11.815.74987 

388.799.21 

207,723.98 

5,937,081.51 

1.999.088 24 

17S,4T9.it 

481,124 21 

3K. 233.14 

214.921,27 

380.188 IS 

328.182 87 

32B.077,TT 

B7S,9>1 .S4 

4«2jaS3S 

2»«3aa4 

1.062.098 85 

4 581.728 94 

243.384 94 

301,81 r.42 

Me.a8s.9i 

188538,30 
09,918 39 

1 .415,021 49 



Fui*4 BalMKa 
lim* M, IM* 



% 909.429 W 
198.377 81 
294.435.42 

213,377 39 
1.414.734 OS 
9.340.9S7 99 

30e,l»5T 

48.174.44 

280.8ST.74 

XZ2. 185.38 

057.863.83 

213,888.65 

13,003.842.40 

578.545.69 

274.092 23 

3.478.802.97 

919.899 89 

190.162.84 

144.912.82 

305,24191 

46.111 ea 

840.578 00 
77,344 17 

242,805.32 
(27,728.34) 

297 185 98 



1.192,33907 
1692 248 09 

214.920.81 
804.942. 1S 
24O.4S9.0S 
|123,S&5.ai) 
140.190,82 
1,122.605 43 



t 1.50849455 
334 964 35 

1,092 722 09 

333.25440 

2.472:JSS74 

8,895.640 97 
308.747 27 
492.466 32 
833.068 68 
471.1M.57 

1,550,700.14 

706.080 82 

13,765,837.72 

366.841.23 

357,025 59 

7.399,62139 

2,119,829.55 
280.73991 
551,149.11 
537.000.23 
156.398 39 
431.178.09 
317,474 38 
369 as 71 
331.154 43 
562.301)5 
366.717 »4 
944 564 34 

5.239.610 06 
297.603 32 
81 8.410 OS 
742.22314 
302.91 5.9e 
218,907.23 

1.192,21617 



I 144i.na.14 

1.0S(I,«36 40 

570.983 83 

2,031.400 72 

4.0B4.112 5S 

3K.0S4 17 

19OJ63t0 

77S.73S90 

467.988 06 

1.947,938 49 

SB2S80 98 

18.911.248.58 

281.675.79 

247.379.0? 

9.041.019.80 

1.3S4.M150 

259.892 84 

53S13J54 

345.712 ID 

148 790 01 

206.324 08 

280 009 69 

275.01012 

262 962 21 

323126 39 

209^0904 

I 690 «7 98 

3.tS9 2t1 40 

495 462 56 

973.59387 

606 812 47 

133 233 0] 

336.077.54 

950.964 75 



ruMM* 



I 967 986 29 

121 899 IK 

336.521 11 

(13.380 6> 

1.886.98011 

9tU.726 4C 

277616 81 

347.377 «« 

117.190 44 

309 327 87 

660 427 32 

236,29991 

10,279.Z>3 54 

883,711 13 

363.736 78 

4,934,408.47 

1,«54.44fl74 

192,009 61 

199.B20 19 

496,530.04 

95.720 09 

805.430 72 

104.012 70 

357.251 91 

40.473 88 

536,391 55 

529.954 39 

446.225*6 

3.752.848 77 

19,971 5S 

747,756 56 

378.079.79 

4S.S24 28 

23.9B0S1 

1.463.79689 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

SECONDARY FUND 

JULY 1, 1968 THROUGH lUNE 30, 1970 



C mwte 



FlMd ^IHIC* 






kiMM HB 



h^V ,,...*«> 










i*on 










l*»K 










Libwty 










Midison ... 










MsnatM .... 










Warlon 










M«»lif» 










■ ■ - - — . 

RHOnfOV ■ ■ •>■ 










Huuu 










OtMlOOH ... 










OKMChObM 










Oringa .... 










OfCMll .... 










Pvim Bsach . 










f>a(co 










PmMIn .... 










PW* 










INilnain 










St. Johni . . . 










SI. LuOb ... 










Sinti floM . 










ScriMHl . .. 










Samtnol* 










Sumtif 




















TwKtr 










Union 










Voluila 










Wiliulla .... 










WaHtm 










Wuhtngton . 










TotaH , . . 










Laa: Intarfkind PirtldMIMna 


Mat Totali 











I 363. tf 5.13 

1139.K4 SS) 
350.1Ma6 
3«5.&22i7 

t.173.124 35 
e4S.0tZ34 
3S1,0t2.2e 

an H2.72 
3i3,7sere 

2W.T2S31 
1,807,W17T 
SSa.M7K 
3n).3S4.73 
3IS.MTi3 

841,4IK.5B 

23a,oe4.5t 

S95.5M01 

353.0MM 

309,910.01 

S59.5M30 

T1B.J1S.16 

K7.SST.7T 

t,45S.a50.33 

1U,(»2.14 

443,04 « 

70.»a.0« 

|»l,417.»e.TB 



t 1,170.»45 11 

1.179.393.55 

T.132.10BflD 
324.su 17 
4tfl.048ei 

(.021.415.16 

1,37t. 47141 
465.877 45 

I2S3 240 54 
455.76517 
066.056 IS 
452.45394 

3 585.550 06 
795336 12 

S. 707 .551 56 
■39. 975 99 

3.572.173 19 

2.S1 4. 529.40 
525.145 77 
615.174.14 
744,545.85 
745^92 TV 

1,223.343.01 
564,659.71 
530 586 95 
452.^2 43 
557,570 47 
1(e,1 16.30 

2.272.967 82 
276 402 79 
969.752.00 
327J6T.5« 



,290,774 78 



T,7«.71SJ8 
t77.St6.069.OS 



I Kt.«7B40 

757,394 46 

1.136. 116.75 
504.315.66 
410.257 75 
592,555 29 

1,125,011.53 
515.400 72 

1.6S0.6«a52 
600,545 65 

1,035.152 75 
559.255.65 

1.969.604 14 
575.061 51 

3,1 n. 74* 72 
844.023 31 

3.766.76015 

2.311,610.60 
569.463 43 
713.056 66 
696.945 54 
478,055.54 

T.OOI.Wt.li 
396,61353 
323.474 19 
656.175 07 
673.399.66 
221,120.97 

1.054,599.72 
2M 466.04 

1.009.646 90 

379.179 J4 

t7t,3«7,at».43 

9,571,570,17 
S66,ei6,018.66 



s ei2,3a2J4 

2a2.074.S4 

345.147 ID 
155.769.56 
157,866 43 

1.500.985 24 

1,043,450.22 
324.46003 
504 009 74 
1«B,W7 10 
335.559.ae 
212,052.40 

3.204.326 50 
S7T,S24 16 
900.267.57 
301.900 12 

2.849.563 07 

1.537,17145 
506,122 70 
•43,525.04 
317,452.29 
507.326 43 

1.116.965 95 
681,115.05 
597,324.82 
%S.938 6e 
530;3«S75 
201,553 10 

2.575,214.23 

02.025 69 

423.368 66 

16,466.39 

160021.144.11 



t 1,335.245 IS 

1.18Q.SS2.57 
730.52910 
322.205 03 
400.75610 

1.120,664 09 

1.528,576 17 
506.979 75 

1.1M.397 69 
503,656 59 

1,113.765.07 
449,57146 

4.201,688 72 
779,3n»0 

3.695.659 34 
779,076 45 

4.780.804 72 

3,169.417 60 
544.348 49 
760.380.06 
651.473 96 
800.042 55 

1.270.704 01 
671.766.11 
481.523.31 
465,350 90 
532,671 SO 
212.130 50 

2,455.032 36 

280.093-99 

720.568 50 

338.727 00 

192.707.176.31 

7,496,330.S7 
585,300.645 74 



t aS«X>76.33 
932,311.57 
939.331.43 

333,303.14 

368,523.5a 

1.517430.03 

1^30.426 09 

23Dr99D.QB 

1.S0S,I»4.37 
373,406 97 

1,Z31,6».27 
443^669.70 

2.615,059.97 
e«,017.21 

3315J3948 
974.951. ra 

2,616362,31 

3,173.647,61 
942JH0.9e 

1,331.088.86 
445.044 90 
577.351 59 
876.697.34 
641,900.31 
?29,6I«7 70 
661^327 
669.394.43 
282.912.35 

1,617.425 99 

290.093 45 

455,468.34 

241.977.50 

552,567.380.65 

10,962,436.26 

t71 ,624.962.62 



% 1,590,561.36 
530,315.54 
137.343.86 
174,861.47 
220.130.94 

1,110,220.30 

t,141J3U0 
574 ,4a 70 
193.413.06 
329.446 72 
217.59182 
214,864-16 

4,791,1H.54 
601,184 84 

1.080,277.53 
305,086 79 

4eOSAt»46 

1.532,941.67 
305.224 JI1 
372.767,33 
722,661.34 
730,010.29 

1.510.762,63 
7t1J7467 
346,150.«3 
1M53S.29 
293.663.12 
130.771.55 

3,915,920.62 

73,027.43 

569,656.54 

115,314.86 

tT0,S30,9MJ4 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

BOND TRUST FUNDS 

JULY t, 1968 THROUGH JUNE 30, 1970 



Aliehua Aequfilllon 

AlichuaFTA.C 

SatiBi ConilruciMn , . . , . 
Bay Acqu^ltton 

BridlordFTAC 

Brvvird Sannatt'Pfiwtfi Cauimvayt . . 
Bravtrd Canirti ol Fltxioa EKprMiwsy 
BriMirt) Conitiuctlon No 1 
Browird Construcl^on No 2 ■ 
Browird £ir«rgl«iS«ft Parliwcy 

C'ty Conilnictton No S2 

City Comlruclion No It ... 
ColUtr Mitco Istirxt Brldga . 
Colli»r Enralwm Parkway . 
Colunitiia Conitructlon r._. 

Dxta Gannal Obllgalloi 

Dada EaahWaat EJtprvatway . 

DaSoIo FTAC 

Dlita ConitrucIMn 

Duval FTAC 

DuvaF Jackionvttl* tx^rvii^nf 
Eacainliia ConMrvctiOfl No. 11 . 
EKimbll Sridga HWMwal 

Qtadai F T.A.C 

Bardaaf.TJ^.C 

HleMHidt CwittnictMxi ■ - . 
Highlands ConatnictHxi No 
HMIaborouph Conitruction 

Indian Rivar F T.A.C 

JackaiHi FTAC- , 

Latayana Conatructlcin No SI 
Ljiia Coeairuclidn Ho 6\ 

Laaf.TAC 

Laaai Construe Ihin Ho. K . 
Laon D.O T Olltc* Building 

La*y CooWfucilon 

Lavy Conatrucllon Ho. t ... 
Lavy Conatruclion No. II . . 

Libany Cofam<clion 

Mantlae Acqu 1*1 lion 

Manataa Toll Brldga . 

Marion ComtructWin 



•im9I. I 



55.507 .W 


t 2,561.70 


563,457.34 


13,864.11 


SW.I7471 


158.884 IS 


1,T«t.T3eft4 


niaaio 


M0.3M.MI 


18.423 74 


-0- 


18,1 18.1711.12 


-0- 


5,20J,t7B2» 


»t.W4.40 


U.878.88 


13S.4MM 


ijauM 


^n.mK 


10.181.33 


lU.miMT 


B.toes? 


3M.304.J4 


18,008.83 


i.ae7.33S72 


T4M8.73 


4s«.<N3ae 


31JH7T 


(2.517 32) 


2,S1TJa 


11,841.54432) 


1.«IT.580.2a 


aai.4w.a9 


3.818.08*78 


»4,stesa 


2S2W89 


4,488 88 


-0- 


380,141 B7 


32.581 9S 


(B.941.S3I 


1.638.396 11 


3,0t?.7I)7J4 


581,70154 


-0- 


-0- 


si4,nsaa 


39.428 38 


iS0.2M.7B 


31.310 98 


(t J71 57) 


1.27157 


3.082.04*77 


225,B«6 02 


154.378 71 


21.270.81 


44».531 IS 


22,884.04 


74.3S3U 


2»tm 


1281.S7a.XI 


74.13088 


1O1.»48.06 


42.874 48 


421.310.28 


4S5.237 06 


120.513 to 


B.8S7.37 


885.13207 


Be.631.M 


M3.» 


-0- 


8l'.41«,77 


3.838 70 


-0- 


2.078.129 44 


•1 .258.08 


167.454 41 


87,838.73 


5.134 76 


20,582.82 


1,171.44 


120,801^ 


7,488:20 



I 650 

587,011 45 

775.478.50 

488 JSI^ 

34a4tTS.0e 

1,116,708.27 

50.23S.S9 

287,253.91 

94 48 

5. 548.27 

167,083.18 

34S.ao4.32 

1 ,098.015 06 

121.574 01 

-0- 

».04a.B8 

3,298.004 08 

369,113 41 

3.382.33 

8.007 59 

1.a8l;,S0S.17 

1,2SI,SK.S1 



a67JM.T1 

7.46T.72 

378,027 34 

12.66196 

464.107.77 

886.94 

8SB.8n.27 

1IT.3S0,47 

8.488 38 

-0- 

17.603 16 

720.158 00 

249,211^ 

B.48 



t 5e.D52.S8 

-Q- 

20.VO.O8 

1.40aj76.29 

133.547 46 

15, 002.4 70. as 

5,152.940.40 

(1.510 69) 

147.607 72 

180.810.94 

88.218 46 

69.508 88 

713,224 37 

367,7M.Sr 



t ,370.483. Tfl 
-0- 

t.ioa.M 

30S.SJ5 68 

(283.152 54) 
2.341.633 97 

-O- 
554,026 01 
511.607.31 

-o- 

2.700.320.0S 
161.191 8T 
94,407 JS 
64jgtJ8 



1. 
21BM4.09 



t,D23,4gt.9l 



1.11 



73.8sa.as 

t. 358.987 44 

(500 88) 

12,761.01 

21.734.00 

121.337 61 



3.267.28 

-0- 

13,671.01 

01.788.55 

4,971.66 

1,581,728.14 

346,921.39 

84.08981 

8.408 50 

10,183 88 

5.819.72 

2.81653 

20.«30.12 

37,mt.i3 



101,004.36 
-0- 

t,a3».74 

18.704 81 

1.410.273 78 

142.186.09 

204,785.08 

37.542.70 

40.071.44 

-0- 

175,100 X 

43.080 57 

113.B0a.35 

4,080.41 

47,212 31 

10J03 97 

0478.74 

88.T18.4t 
-0- 

3.in.n 

98.211.17 
7,1S4 56 
8.800 87 
1,586.38 
8.404 02 



I 81.340.14 



34.2n27 


3K).47211 


104.22143 


6.094.707 52 


257,742.78 


53.728 33 


-0- 


2.259 21 


3,186 88 


47.198.15 


721,852 48 


17S,J«2Je 


-0- 


-•- 


314,128.88 


-0- 


2.M8.08 


lO.iei.lB 


1.059.177 71 


555.6t540 



2 248.313 91 

2.119.99 

226,823.44 

-0- 

867.880.^ 

870.51 

134.262.42 

-0- 

12.117.29 

-0- 

27.983 55 

752,815.90 

8,880.14 

8.20 

37^ 



i».tm 



l>'*; -0- 

-0- 

82 87 

1.t21,6«0 73 

34.287 88 

10.606.402 27 

5,241.118.94 

8.883 73 

188.077 22 

188.614.38 

88.180 32 

24.13819 

12.10201 

21S,0WM 



1,216,618.46 



312,488.41 

87^19 45 

1.9S6.414.57 

204,788.08 

891,570.75 

009.27175 

-0- 

829J08.63 

210.0t2.4B 

(tS,T47 74) 

69.276 29 

10,420.81 

153.897 06 

96.31039 

-0- 

887,3*110 

3S55 

4ajS3 96 

702.270.32 

1144) 

90.867 76 

23.254 90 

138.74163 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

BOND TRUST FUNDS 

JULY 1, 1966 THROUGH JUNE 30, 1970 



% 





fuMllallHU 

IUMM.IM 


m 


m 


r.Hi4 8il>m 

luiH a, iMt 




IHt*lMV 


hmltlmmam 


C>M» 


mnam 


im»*t^" 


«*«■■■ 


ti8a.«— n 


kMM, )8I8 


MtrionFTAC 


1 tM,a21X 


1 8,08874 


1 M.3MM 


t 110,811 » 


t 8.08574 


5 2454 


S 118,802.40 


MoniM CofMlfuctlon 


1 ,392.406 B1 


58.188 IS 


471,783.07 


1. 138.801 80 


80,077.88 


3« 2.636 38 


800.144.20 


OkMChotM* Contiructlon Ho V 


2xa.3*Bia 


in,(nea2 


815.257,87 


3.184.108 58 


182.283.21 


927,723 38 


1.418.8e43 


Otano* ConWfticlton 


7S.ai2.20 


4.3t5.S2 


-0- 


79.M7 73 


170S7B 


81.861 SI 


100 00 


Ofang* C«nir«i o( Flwto* C>pfM«lf 


-o- 


S.203.178 2a 


U.4381S 


S.IS0.738I4 


348J9313 


)£l,34088 


8,372.880 J8 


0»c«ol» Acquiwiion 


s««.43a«e 


73,«aS«7 


48.011.31 


878.338 28 


42,721 .84 


467.188.0) 


861,875.11 


Palm Bmcn Coniiruclion No. t 


sn.Mi 15 


B3,inaje 


200,182.80 


8)2.324 21 


34,88697 


3,805.78 


543,375.40 


Paico Con«iruciion No. K 


a».n2.ro 


S1.G2S10 


318,788.41 


887.838 38 


61.308 08 


72,5a0.8> 


046,03746 


Pln*l)M ConMnictlon 


1)3,067.30 


7,450.81 


(2.081.73) 
S,5M,380 38 


122,889.84 


8,453 26 


51,50 


)30,<01.30 

(04.881.421 
12,837.42 


PinaNat IBM Skyway 


8.M3,707.3a 


1.731,187.83 


2,088,494 82 


136.872.61 


22%8.8«a.95 

2,772,40 


Polk Conttruction 


14.717 SI 


78,800.88 


S8.80D.6a 


14,7)7 41 


saa.50 




8.(»1 M 


-0~ 


32.18 


•.Q»7t 


288.72 


-0- 


0,398.48 




lS7.tt3 7a 


nmiM 


87.868.85 


m.08).W 


tS.«a7B8 


ae,oio94 


-0- 


PutnmtiFT.AC 


(3.215.30) 


80.288 24 


88,502.08 


S31J6 


-0- 


-0- 


52186 


ST Lucia CcnalnictHln No. m ....... 


2,«7.W4» 


l33.Ue.4« 


288.717.81 


2.312.883.18 


i82jaa.oi 


709.816 75 


1.7M.434 44 


Santa Aoaa Conslruclion 


4J,7a.44 


2.18813 


-0- 


4S.890 97 


3.11019 


-0- 


49,030.78 


Saiaaota Conatiucllon ^...... 


B2.«2ia2 


13.04830 


7,ron 


257,887 )i 


21,007 86 


3,?)0« 


275.348 j4 


Swninola Construclton No. » 


is,7oe.42 


-ft- 


t.7S 


18M8.sr 


-0- 


-*- 


10,080 J7 




-0- 


3m.TmM 


242,188 80 


«7Mi.M 


8.888.88 


mtn 


78.80012 


SuBi»»f Coiwlfuetioo , 


...^ 21.t«&W 


973 24 


-0- 


2S.I8829 


1,75)48 


-0- 


23.880.71 


unlod Cenatruetiofl 


3M).23S.01 


8.788 37 


183,710.74 


i:».283.84 


7,786 06 


118.680.10 


26379 JO 


OntoB F.T.A.C 


475.2MS1 


24,7« 8t 


808,417.81 


(8,382 J9) 


67,186 06 


i8.)74 28 


2,838 40 




12.5U.7B 


SISM 


-0- 


13,284.04 


1.010 83 


-0- 


14.294.87 


VolMla TumbutI BrMga , 


175,148.31 


9,417.47 


-0- 


184,588.78 


888) 87 


-0- 




Wakulla F T>.C 


(39,143.47) 


4a,3ia.sr 


3.0O7.8O 


07 60 


-0- 


86 


Watlon ComirucKofi 


w.sa 


-0- 


-0- 


88.80 


-0- 


>«• 


86 JO 


Walton FT.A.C 


3«s.xaot 


20.888.07 


314,187.18 


-0- 


-0- 


-0~ 


-0- 




1 J&2.44OJ0 


78j«a.te 


aae,4(».84 


830,814.12 


S4,TV.4« 


310188 93 


886.ISa.88 


FlorMa Turnpika ifflpionamaivl 








_o- 


4,737, 084 J7 


5.480.00014 


(76)9)5.77) 


Florida Tumpilia Sp*c. CofM 








-0- 

182,284,77715 


8)0.0)1.04 


848.182 32 

Ce,142,887 37 
2.488,H0 79 


(36.570.80) 


TotaJa 


t97,iM,Ma.n 


t41JSt.83S.57 
8.428 J14J8 


828,183.512.40 
2,847,150.18 


111,637,009.78 

MMMua 


837.860, ITS 50 


LOM' Inltrtund Trw«Ar 






N* Toiali 




t3£J2S.7M88 


t23,50B,3S3.a 




1 S.WA9 19 


823.866,126,02 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

TOLL FUNDS 

JUNE 30, 1966 THROUGH lUNE 30, 1970 



Fim4 KllMCI 



EvvrgtwlM Parkway I ^ts^jg 

Mireo tilind Brroga . , ^j, 

Sunihirw Skyway M.W.n 

Pln.lt«» Biywiy , M.aS5.M 

Pwitaeola BmcH irldo* 31.003.80 

Franklin County Firrfn .,.,. _(j_ 

Bryant Pition Bridgt *MOM 

Navarr* BhdB* , , _____ ^^^^ 

Cuavaral CauMwiy , 50,oB7aO 

JtdiMnylll* E>p<aai«ty 537.BSM 

Oc»Bn Highway and Port AuttKWIly .... x.Mf *r 

BMiina EiorMtwty ig.M7C» 

Oada-3Bth Sliaai and E/W Eaprauway t7<,i7t 8B 

FkHiila State Tunqrika , _o_ 

^*'" I 1.00B.TtTga 

Lata: Cumni Imarfum) Trantftr 

Nat TMala 

'Flofldi Tumptka Tuna Ba lanes Tr»n»f«ff«d 
to Dafurtmani of Tiansponallon Dclotxr 1, 19S9 



S 3,8S0,1M 3t 

-0- 

1.8M31I.7« 

1.104.fl7t<M 

270.27f.30 

ie.4et M 

4w.aw.i7 

T5Z.34S.30 
1.0BB S» 46 

11 .593.21 BOO 

■88.774 71 

1.231.083 47 

«,53».aMoa 




Stfl.M27W.44 



t 3JSS.3n.B3 

1.0M.2M.« 

1S.4eVS4 

462,460 20 

147,144 08 

t, 090,197 OB 

ii,92i.eiaofl 

BM.330 42 
1.22S.398.«2 
«.4S7JB3.t2 




Ul.6S7.fl4CS3 



t 73.4aS.44 

"Q- 

12e.33S32 

43.973.73 

SS.IM.M 

-O- 

10,S2S.5S 

5.646 ae 

4S.6Si61 

002,523.05 

234.925 76 

25.21 0.8S 

2S5.flSt.7« 

' IjCO. 10237 

t S, 116, 730 M 



t 4.233.559 4« 

tM,914.M 
1,702,72434 

t,3r4,7e?.«s 

33S.0QS2e 

tl,3«1 86 

46fl.080.27 

152.304 63 

ij9o,iBe.a 

12.468.727 77 

1.001 .00.73 

1,I61,400J7 

7.727.4»1 60 

ag.700,44flj» 

t54.We,774J7 

|12,7B4,M».41 

t42,144,l80.» 



t 4,2tS,Ut.11 
14S.3231S 

1,700.91302 

1.375.626.06 

304,607.03 

10,107.71 

470.1ZS74 

1H.«e3.47 

IJM0.221 11 

12.44a.»44.43 

001.081.10 

1.100.014. IS 

7,702.083.34 

a2.7aoj86.24 

»s«.a3 7.a»3 06 

2a,oae.M0.04 

128.551.002.24 
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I BO.sos.o 

21.M0 9! 

126.549 0' 

42.012.50 

00,507.1 ( 

(B3S.W 

10.004 oe 

2.200.02 

32.030 75 

040.306 M 

304.086 39 

27.71»07 

»tjeoo2 

1.824.00902 

t 3.3M.t27«3 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

STATISTICAL STATEMENT OF CONSTRUCTION AND MAINTENANCE COSTS 

SINCE INAUGURATION OF STATE ROAD DEPARTMENT — OCTOBER, 1915 TO JUNE 30. 1970 



Vur l»l$ . 

V»*f 1B!« ., 
raar tB17 

Vmi leit .. 
Yau tS)S 

Ymi iUO ,, 
Yaar 1«f1 

Vur ma ,. 

VMr 1C» .. 

vur ttM ., 

Ym( isk ., 

Y«af tass ., 

YMf tlST .. 

Yaar tajt .. 

Vtw 1128 .. 

Y*H irea .. 

Yur mi .. 

Y«*f 1032 .. 

YMr 1M3 .. 
Vmf IBM 

YMr 1«» .. 

Yiar IBM .. 

Vaar IVIT .. 

Yaar 11IM .. 

Yaar 19JS .. 
Yaar 1M0 
Vmf tMI 
Yaai tM2 

Yaat IB4) .. 

Yav IBM .. 

Yaw IMS .. 

Yaar IMB .. 
Yaar IMr 

Yaar iMt .. 
Yaar IMS 

Yaar IMO .. 
Yav 1B8t 

Vaar IBU .. 
Yaar IBU 
Yaar tflM 
Vaaf IBM 

To Juna 30. IB 
11M-1«7 

1BS7-tBU .. 

IMa-IMB .. 

ins-iiag ,, 

IMO-INI .. 

1B«1-1tB .. 

IBKtBSS ., 

tan- IBM .. 

IBM- IMS .. 

ia«-im .. 

1S8i-1B«T .. 
1WT-1BU 

laoB-iBos ,. 

i«M-iBn> .. 

TOlBl . , . . 



ei.on.s7 

3SD.aM.t5 

aM433Je 

i.ioB.tiosa 
2jn.2se 01 

3JB97U 11 
5.S12.410 3e 
e.770,294 2S 
1D.Ma,MS»4 
1B.2M.B36.34 
11.383.282 51 

TM^.V9.n 

8.82S.388 31 
S.7H. 100.31 
4. rM. 137.08 
20.293,388.29 
8.28r.M3.M 
7.890.487 88 
B.8M,736 28 
7 808.838 32 

B.ass.nsse 

10788.860.22 
12.882.271.29 
11.900.180.81 
Bt,0Bi,WrjM 
tl,MMM.10 

tijatjaa n 

8.138.007 88 

13.770.812 28 

43,281.081 M 

33 344.800 32 

24.334.BV.0I 

38.568.888 74 

S9.802.173 28 

60,899.218 rs 

4.887.300 00 

«O.9OO.24«.0a 

88,248^00.13 

34.008.822 30 

38.001.845 80 

^09 8JI.ru 79 

148.823.223 OS 

170,703.880.41 

197.8M.921Ji 

120.888.822^ 

198.438.708.18 

!oa.s3e.4S«.a4 

218.227.818.27 
208, « 7. 013.21 
2M.807.718.84 
202.020,969.02 
iea.823, 773.84 
228. 79 1.790.7 1 

13,117,783,810.8$ 



40.T57.8S 

128,288.80 
241.180^ 
378.803.00 
172.064 90 
423.82310 
S 10.179 44 
793.424 88 
Ijai J31.S7 
ajSS,0K.74 
1.888304.88 
1.419,821 12 
1,004.820.34 
2.988 .OSS 52 
2.273.48B 03 
2,S01.»S66 
3,908.848 32 
3,702.047.02 
4.341.15218 
3.977.088 10 
3.015.808.44 
3,290,80143 
4,178,83837 
3.849.784 88 
2,843 .8W 75 
2,803.123 80 
3.187.788 43 
3,714.086 81 
4,644 jao 15 
(4.831.828 38) 
e.404.1IB73 
7,738i,72aM 

11,488,14885 

10.784.723 78 
11.507,799 M 
14.388,275 64 
13.417,878 46 
8.815,520 30 
13,980.47125 
18.011.117 74 
17.000,84000 
17,838,290 88 
ie,B7«,94S18 

tB,48e,iM.n 

21.110,SHw«1 
24 340J«JQ 
24,881.410.08 
27,071.238.88 
29,165.490 94 
30,478.815.23 
31,741,038.81 
38,340,712.45 

486,374.120 04 



477,178.76 

ieS.5M13 

1.483.783 84 

2.747.318 58 

3,717.967 91 

8,208,385 70 

7.523.879 22 

12^00,077 SI 

21.848.882 08 

13.279.087.37 

9,307.B8eJ8 

8.934.31 6 J6 

ii^rr^tJS 
7,oe7,aB8.ii 

S3.a8S.S41,80 

12,867,788 88 

11,302.510.01 

14.006,881.27 

11,242.828 42 

9,072. ra7B 

14,025,101.85 

18,838.808.82 

15.408,926 88 

11,128,807.36 

14.586,807.80 

16.987,392 80 

12.852.103 77 

18J1S,472» 

38.829.164.86 

41,748.78306 

S, 074, 281 .86 

4«,0D0.88115 

71,088,317.81 

71 .043.042. 9 7 

18.265,266 80 

/ 80M6.S2187 

«je3.94450 

4a8M.142 60 

112.862.129 15 

I2SMU.B31 gg 

185.823.003 86 

117.543,237.30 

177.884 ,088 74 

148,388,887.30 

1T7347.244 57 

130,179,71204 

r.i8 



160,683,188.18 
233.401,380.25 
I30JM,eiO,75 

a«.08a,663,ie 

.,167,! 



22 



TuJrIdT^EPARTMENT of TRANSPORTATtON 



STATISTICAL STATEMENT SHOWING REVENUES FROM THE SEVERAL SOURCES 
SINCE INAUGURATION OF STATE ROAD DEPARTMENT— OCTOBER, 1915 TO JUNE 30, 1970 
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OasllM 
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OmsIIM 
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4*4 41 


Clllll VI4 
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Stcoail Dm Till 
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Buf^lus; ind 

CwMty 7* C4Bl 

OuTu 


toll 


(■fHIIOIOIll 

CawiiMtoo 


foMI 


1916 t 


3,048.80 t. 
30,246^ . 

21.439 42 

278.464 42 

349.478 45 

498.600 00 

671.534 91 
1.074,362 71 
1.384,528 58 
1.680.607.87 
2.471,496 80 
4,7»3.e«.91 
4,523,63431 
3.420.339 97 
3.402,72191 
3.376.477 03 
3.242,397.78 
927 86 
2,065 02 


i7S.'642»i 
»0.632 41 
W4,B14 77 
643.373 18 
388,206 19 
427,243 17 
424,3K.8a 
506,109 94 
524.4M.09 
1%686.B7 
4,849 30 
122 36 

2nie 

1*7 92 

7.11 

337 

573 

.90 

325 

24 3S 

04 

06 
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'i7.M0 32 
55.824 74 

60.803 14 
91.864 70 
196 327 08 
249,30601 
410.842 48 
388.688 75 


$ 

801.336 71 

1,261.646 08 

2.446.855 49 

4.355,634 61 

8.636.356.83 

BJ43,891 18 

6,r70JS0810 

5.666,384 86 

4,637,899.18 

5,572,259.67 

6.350.235 99 

6,062.535 31 

6,a00.>lS 43 

7,888.742 47 

8,539,279 15 

9.478.380 79 

9.771,785 53 

10423 741 85 

11.540 956 72 

14 0O8 946 49 

10.408 070 19 

11.545,557 87 

12,3n.431 56 

14,883,291 98 

30,»r.a36 27 

a 374 844 S9 

as 402 M7 61 

27.541.817 48 

31.194.604 53 

34,264,319.66 

37.943,238.00 

40,988,220.48 

44,074,343 03 

48.757.649 25 

28.166 151 18 

58.800,190.83 

80,188,088^5 

84,860,384.20 

88,889.887.24 

70,878 J48. IB 

T3.418.a»1,82 

T7,M7jZU6 

81, 732,287 J9 

87,360,386.20 

99.880,668.69 

10,286.906 72 

106.306.71316 

116. 138.60 77 

12S,986JSt.9B 


1 

"898,79 

11.111J2 

71.157 78 

239 32049 

111.708 76 

580.718 82 

516.968^ 

879,31983 

1J88J6e«3 

814.137 61 

4 4X113 03 

3.063 106 82 

1.823.768 02 

840.555 08 

304.858.21 

113.966 45 

140.5S7 17 

167.318 04 

53 915 27 

5.567 07 

37.089.91 

375.338 62 

203.646 66 

103021 70 

3 704 49 

50 679 98 

43.^6 28 

77.056 86 

111.815 18 

319710 19 

296.206 00 

436 852 87 

245.407 87 

4(0.724 21 

818.20961 

541.481.04 

700,772 05 

693.508 28 

766.96481 

1 188.355 09 

S.2T3J(».2e 

10,401,566 33 

4.S4B.969.01 

13.114,406 37 

8.504.664 30 

9,^2,058 84 

13,686.461 71 

17.897,449 74 

20.380.890 27 

20.682.035.53 

19 336.903 16 

8.553.540.45 

24,174.336 91 

27,907.466.94 

$ 224.783,817.80 1 
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209 060 64 

400.308 38 

84:966 84 

S3C.063 74 
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1.007 484 IS 

in8.4oia2 

872.513 91 

630.788 72 
1.Z»,204 44 .. 
2,831.807 33 . 

736.557 90 
3.^.25989 . 
5.008.013 21 
2.S87.874 89 . 
4,355,421.41 , 
3 070182 52 


nm 
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3.578,38161 
4 511.563.82 

8.708.78017 
10.351.979 03 


liM 


1«S 
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15.908 912 16 
19 403 096 86 
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:"'..'.:'.'.'.':'.'. 


14.130.117 10 
11.402,764 79 


IMS' 

IW 
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9,075,218.69 
12.031.470 91 
7 200 697 39 
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9 597,410 76 
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10.206,333 53 
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898,872ia 

2,593.42982 

2.640,800.45 

3.831,094 01 

1 214,596 96 

549.318 98 

842.3^58 

1.107. 350.23 

].212,607 43 

3 291 .228 35 

4.120.02619 

5,206,440.15 

12.188,301.74 

13,967.87000 

18.233.02912 

18,704.^4 42 

20.594.484.49 

23.984.002.77 

14.703.308.11 

31.403,468.34 

33.184,376 65 

34.910.502.40 

38.480.920.48 

40.408.343 13 
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1,988,711 70 . 
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2J88.733 39 
1,908,813 38 . 
2,678M6 02 
5,100.180 56 . 
6,317.924 83 
1.390,512 18 . 
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3.926 .667 ri 
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4,828.239 09 
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(174.842 75) 
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33.147,217.60 
37,179.21692 
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24.772,520 22 
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U. 848.884 66 
26.248,07140 
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nu 

1MI 




19.614.805 82 
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43,034,908.46 
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8,770.60 
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3.306,47361 

1.127,426.12 

1,267,014 25 

1,972,78016 

3.626.460 87 

2.189,15860 

4.375.319 BE 

4.886,167 62 
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6,306.387 (» 

8,182.704 28 

7341.422 46 

8.807.466 65 

9,711.846 51 
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62.080,687 51 
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9.572.28148 

12.700.82107 
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To Juna 30, 1888 . . . 






46 692.648 IB 


Fl*a*l Vnr tB68-fiT . . 






18,362,730.70 




121 775 706 50 


1887-1888 , 

1888.1969 


20,048.657.94 . 
68,9»,57S.S4 . 
75.525,274 17 . . 
74,389,870 K 
38,174,343 90 
57,063,676 66 . 
99.656.018 05 
88 747 9S2 20 




133 SIS 121 65 
210.663.832 28 


1868-1980 






234 157.174 86 


1980-1881 . . ,. 




235 431 078 70 


1981-1982 . .,,., .. 




180,470,83869 


1962.1963 








245,827,43102 


1983-1064 .,,,.,, 

1984-1965 




264,447.867 04 

282,886,607.68 


1988-1988 ,.,. , 






84.599,883 48 
80.814,215 3B 
70,140,21106 
70,986 732 25 . 




297.844,631,38 


1888-1087 , 

1987-1968 


.,,.,*«*,»,,■ .,* 






300.159.676 m 

285 834.016 47 


1988-1989 






322 116.300 30 


1909-1970 






87.037.315 74 .. 




335.596.029 89 


1 


31J87,121M • 


4.210,758.86 


t1,044.651,567.21 t 
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t1,7»,214,383S1 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Statement of Road, Bridge and Department of Transportation Building Lease-Purchase Agreements 

Primary, Secondary 80% Surplus Gas Tax and Toll Issues and Secondary Fuel Tax Anticipation Certificates 

JULY 1, 1968 TO JUNE 30, 1970 
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DaAflrlplIwi 



L«u^P^hB«« Slnii^ Fund 
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■HnM Ma** 



Alachui 
AJMhus 



Bay ..... 
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8iad(«d . 
Bmuti 



noad*4J.S 1 



Br«««nl 'Toll and XM Sutplua CanavMal Cauaamnqr 

{Banrwn Cau a wdY) 

Bravani Toll and bM> Surplu* . BannMI-PilnMa Cauaawaya 

Jajiuary 1900 ........ 

Browaid . . Roads and Bridgs* ., 

Broward-Colllar .. Evergiactsa ParKwiy , 

Calhoun ,..,. , Blountatown Bhdg« , , 

Cnarioti* ....>,..> 

Clay ., 

Clay , 

Cotllw ToU Md 30K awplM . . . WvM WWHl BrUtgt Ton 

Facility, January 1070 

Columtila Hoada 

Dada aWh St. A E/W Eipraatway 

OeSolo Road*. 

Dtx^a ......................... ^oada and Bridgm 

Ouval Jacltsonvtila Eipiauwray , . 

Duval^Naasiu Ocaan Htoliway 

Eeanaia Baach Brldg* hraacola BmcIi Bftdga 

Eacanrtila . 

Eacambia . 

Flagiar niMd»U.S. 1 

Florid* Tutnplka Auttrartty .... 

Franklin . . Biyanl Palton Bridg* ... 

Qilcrilral 

Qladsa 

Quit 

Ouir 




Handry 

Highianda 

Niglilanaa 

Hiil)t)0«eHigh 

Latayana 



Laa 

Laon 

Lavy 



M40 

«-i.a3 

19-i.ao 

ft-IM 

1M-M 

ii-m 

•■1-m 

«-1.«Z 

s-i-ae 

?-i-a2 
M-«e 

7.1 -as 



4-t-as 

10-143 
t1-1-S1 
IO-t-47 

10-1-aa 

3-1 "« 
»-1-M 

11-1.«1 
10.1 .«3 
M-M 

to-i-u 

10-1-SB 

12-1 .as 
s-t-ao 

10-1-M 

B-i-ao 

11.147 

»-i-at) 

1-1 4T 
lO-t-M 

iD-1-at. M-ai 

6-1-M 



(2.333.71) t % 31.003 »t 

14JfiS.B«) 3.39143 

t.B23,747.ifl aa.4a7 03 

M7.SIM.24 212.210S9 

).427.Si3.1S 1»i.1»34a 

2,tsa.s!as M.isiaa 

4,020.931.32 IS9.01BX 

4,1IO.t17« ,....,. 4.171.8*i9« 



£.031.141 H 



5.033.910 21 



-O- ».00(M»0.00 4.001,078 98 

9.833.404.28 iS7.2«1 35 
23,942,087.50 .,..,,, 1.D72.714 2S 

U.00O.00 27.000.00 

3n.S3S9S . 1B3.He.84 

J.OeOMSJO 118.70477 

323A17,9t 3S,17301 

-o- ,,., -0- 

2.42S.O0e.O1 132M7M 

St.tmjOa.OI 3.043.754.00 

1,47S,3»».21 1S0.470.21 

1,S49,2ie.12 7e.S3S.10 

Sfl0,S0«.»43.O9 , T.T77.1M17 

s.iit.no,^ n4.ssa9o 

i9«.88a<j i«o.34a4« 

(i,1Se.41) (5.001.91) 

B.3<S,9aajO 567.329M 

1.3K,M0.De «,0S7a» 

-0- 

4.372,M18g Ta,741.0S 

9«S,3533S S3,74T.S3 

1,aQ9,S«3.63 121.270,31 

45«,7Q3.a> ,. 87,840.79 

109,042.21 2S,8eS30 

2,18»,aS41« 75.0»788 

3.322,072 90 193.901 J0 

(078.011 , (07*01) 

0,73&,4«1,29 , 533.71977 

19.«00,a3BaO 917,243,2s 

1.0M,e9O,23 97,779.00 

357.7M90 3M.43S.20 

3.570.340.29 218.$44.M 

5,040,23830 224.236.28 

4J2I.S10.35 4.228.510J8 




TaO.O.T. 



I 133.337 S2) »..,. I (33J37 52I t -0- 

(7.7S0.07I ,,.. |7,7S0 07) -O- 

1.»43.2e013 79.220.11 1,784.04002 

439.B0&,eS 218.821,77 218,573.58 

3,233,an«a ■ ttj.aasTe 3.040.77303 

2D64.37S4T ., 90.464 20 1.960.91219 

3.a4S,91202 ... 321.406 20 3.522.418.82 

(l.T31.$2t (1,731 AD -e- 

12.709101 {270.B5) (2,48S.«) 

45.999,921 OS 1,500,32287 47.430,99B.tB 

9,078. 1M 91 ,,, S73,«S2.Br 5,602,510 04 

22,870,18326 1.302,765.99 21,477,427,20 

20.00000 ..., 20,00000 -0- 

1«,S7T33 152.50310 13,114.14 

l.»42,1M.B9 122,042 15 1020,10240 

2S7.ft44J7 , 55,12032 232,71036 

~0~ 3.400.674 49 144,006.45 3,310,0O9iM 

2^92,92118 . ,.. 130.36037 2,t«2.57O70 

48.910,06416 , 1,241 ,9M.a6 45,670,120 00 

1,3»,919<10 166.12045 1.157,092.55 

1.772,»T.02 00.202.30 1,004.474 00 

242.731,757 42 7,062.040.13 235,079,717.29 

5.0eS.O0131 M2.917 02 4.742,0e3.4« 

14,860 67) 11.454 19 (18,08200) 

(8T.S0) (97 501 -0- 

SJ30,I72,S1 632,01041 5,306Jtt,10 

1,324.10216 90,003 29 I.234410JT 

-0- 284.910,202 70 9,304.004.01 275,583,410^76 

4,290.20 V15 02,222 49 4,233,979.36 

044.006.62 42.906 39 901.no.13 

1,000kaflS.32 131,067.15 1,657, 220.t7 

372.00312 .............. 90,774.91 201,100.21 

110.175 90 27.903 10 52,273,01 

2.Die.5a6^ 00,076 00 1,992 OOOJO 

3.131.10151 .,.. 207,031.07 2,921,14344 

-0- -0- -0- 

0.201,701^2 2n,0O4.91 5,918,000.01 

10.907.796.71 913.741J6 18,074,004.00 

1,W9,110.5a 94,778.05 1.774,333.73 

(076.22) (076.22) -0- 

3,361,796.79 231.009,23 3,120.702.60 

4,116,001.11 241,440.03 4,674.500.40 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Statament of Road, Bridge and Departmont of TraniportaUon Building Leasa-Purchaa • Agraaments 

Primary, Secondary 80% Surplus Gai Tax and Toll Ittuet and Secondary Fuel Tax Anticipation Certificate* 

JULY 1, 1968 TO JUNE 30, 1970 (Continued) 




TcO.O.T. 




Ilnklnf t^ 



Jt DOT. 




t 3MJU71 


t 7433.M40O 


1t2.tt3tS 


2.1W.1fla44 


2ai.«s.>i 


e.1M.443.90 


is3ja64r 


(i5.B01.12) 


133.SM.O0 


3.44SMaJ9 


Ml 417^ 


t0.31S.W4.a4 


ia.m^M 


34s.ne.sT 


msax 


1.079, MS^ 


ssomou 


4,4»,5S10e 


m.s37,io 


3.J 79.171 .06 


30O.«5l)S 


i.3aB.tofi5a 


Kijetot 


13.1T)l.M«32 


iM.Bae.M 


Z.tM.)3l.0G 


W .708.00 


17W.9M.W 


njmm 


-«- 


T.TW.WI 11 


7.1«>.1MM 


(1,W-10) 


-«- 


M».Hai4 


e.9W,04io» 


3.323. t«r 14 


47,084.524.10 


|Zi.«ie.iB) 


-0- 


isniMija 


22. 102.701 .M 


-0- 


-0- 


4ae,0M.a3 


B.5n,221.44 


tTtjosra 


3.<ir.0M.oa 


'1«l4S?i» 


3.717.Ma73 


tSS,4MJt 


i25.eia.3s 


_o_ 


«o- 


aM.]«4a 


5.1M.4».2e 


13B,7T1.7S 


2.053.578-24 


SiSSTIO 


773.M0 70 


tTTjai4S 


3.001.477^0 


(11,S»t«) 


-0- 


1Bai.7SUZ 


I.I41JH.1S 




-0- 


SMN.3r 


l,38ZJ0O» 


43.1M.0a 


500,439.00 


25.00000 


300.000 00 


5UMI.4I 


0.045.299.10 


»[,TnA 


(S1.«S79I 


as,4moo 


1.0M.I56 00 


T.THJO 


(1S,17S5») 


IDUlUa 


2^17.072.02 


•M.T11.K 


iMO.UaM 



i-»»if Rosdt 

Lltt«rty 

MinaiM 

UKion noaili 

Mirttn noMli ind Bilitgw . 

Monro* Roada ., 

Nh*wi Ftoad* ind Brtd99i . 



Or«ng« ,..,.,,, 

Orwngm 

OtE»o49 

0»c#o*l ......».,.,....,,. 

Piim Bmch 'm Cmt Tn . 

^im B*9ch 

Poco ,. 

P44C0 , 



noadi 



eighlh SlrMl Brldg* . 
Rtwdi And BMOQM . 

fioadt 

ROMll 



CinallM SunihirM Skymy RaluM . 

Pln»HM 8«yw«y 

P'"»"«« Baywiy I 

Poll! Road! 

PoW RoMi* RBlundlng 

Puln4m Road* 

Sr Jo»ii» RiMdU.S. 1 

St Jdtins 

St. Luck* 

St Luct* 

SanlaRoM Navarra Bridgt 

Sant« Roaa Roadt 

Swuou , 



Taylor 

Union 

Voluala Nm* Sinyma Baacti BMdg* 

Voluata 'Primary aiid ZCM laaua Oimond Baaed Bridg* 

E ValuaJa Roada-U S. 1 

woiuafa.. RoKla , 

Votu»la Roacti I 

Walton Roada 

WaMilnglofi Row]* 

Oaparbnani ot Tranaponalion . . OHtca BuHdkig 
Total Primaiy. aOK Saoondafy 

Surplus Oa* Tax an4 

Toll Bond laauaa 



2-1.«8 


1 -0- 


s-1-aa 


2,413.967 43 


t2-1« 


«.o«i.4g«go 


S-1-tt1 


339.909M 


5-1-M 


3,679,741.24 


IM-« 


11,399,352 09 


9-1 -M 


!«.947e9 


1M-41 


1,270^14,97 


5-1-97 


4.837,519,45 


M-90 


3.624.961 17 


■-1-«> 


1.909.42919 


T-1« 


13.739.334 62 


12-1-41 


2,501 .3M. 39 


10-1.9B 


1.995,015 90 


3-1-49 


34.667 50 


M-« 


10,238,092 36 


10-1-59 


12.149 50] 


1D-1-«S 


?, 701,576,38 


3-1-99 


SI, 805.10229 


9-1-9(1 


(29.997 20) 


9-1-95 


29.193664 30 


9-1 -M 


(24.234.00) 


M-« 


11,220,230 50 


9-1« 


3.441,585.20 


9-t-S4 


4.057.457 04 


2-1-69 


4 19.549 74 


M-M 


(4.206.79) 


H-«T 


5.009.499 71 


M-aa 


2;S16«116 


S-1-tt 


903^04.00 


10-l-« 


3.387,940.96 


ia-t-59 


t6,igBJa) 


9-1-92 


1,446,16714 


9-1-99 


121.951 43) 


4-1-M 


1,464.93007 


10-1 -iO 


599.503.00 


s-i-ga 


350.00000 


9-1 -M 


7,929.975 52 


M-aa 


498.468.19 


7-1-64 


1.976>«5,00 


6-1-69 


01,901.70 


S-1-67 


2.430.648,62 


ia-t-«4 


1.961 J69.21 



I 1403.467.60 t 



670.370.79 
1 10.557 M 
244.560.36 
236,965 M 

96.MI.65 
529.1K.19 
I16J96.64 

83.746.13 
111.637.95 
197.152.32 
292.927 JS 
210409.23 
S2.423.66 

ia.8e7.3a 

16.07X60 
9.TfMatJ2 

(SW.4W 

399.997.15 

1.500.441 .04 

1JltJ36.l2 

(24.9Mi»| 

1.216.6M.13 

144.811 .39 

196.139.91 

136.37419 

(4.206.79) 

324,71».97 

117.66919 

(6.916.90 

172.112.03 

16.362 75 

150.51 9. M 

(21,66143) 

46.241.08 

42,610.00 

25.000.00 

407.041.33 

362.730.96 

96.910.00 

69,318.58 

111.447.97 

3)6.21 2.T3 



7.627.096.71 

3.302.109 59 

6.446.906.41 

99.0H38 

3.593.199.39 

10.967.221 80 

489.591 08 

1. 176.5811 64 

4.845.551 50 

3.457.509 » 

1666.10064 

13,5^.025 40 

2,386.940 74 

1.891.698 50 

18.596 00 

10.464.362^ 

(1^2510) 

7.309,57933 

50.407.72124 

{29.496 15) 

24.379.245 19 

-0- 

10.001,270.37 

3 296 973 64 

3.699.347 73 

391.174 79 

-0- 

5.366.T6474 

3.189.347.99 

637.287 90 

3.t65.72aja 
(3ijaiJM) 

1.264448.00 
-O- 

1.416^6.91 
546.599.00 
325.000 00 

7.482.937 59 
232.737.54 

t,eW,S35.0O 
(7.41679) 

3.319.400 98 

2,216.6U48 



tMI,997J21.29 t 11.503.46760 t 52.008.219.73 1661,464.569.03 5299.371.967.26 t 44,157 J83.93 »M,885.9>9 36 
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FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Statement of Road, Bridge and Department of Tranaportation Building Leate-Purciiase Agreements 

Primary, Secondary 80% Surplus Gas Tax and Toll Issues and Secondary Fuel Tax Anticipation Certificates 

JULY 1, 1968 TO iUNE 30, 1970 (Continued) 







Shikiiif rwtf 



U D.O.t. 



1^ Ami 
To 



I* O.O.I. 



Bf»tftefd 
Biavifd 
Cima . 
CMSota . 
Ouval . . 
QIMM . 
HirdH 

H«ndr> , Roads 

HlllilKXOugh 
Indian ftlvtf 
Jachton — 
LM .. 
Uartofi 
OkakK 

Pnco • 

Putnim 

Samtnola 

St Johm 

SuwmnM 

Tairlof 

Union . 

Wikutii 

Willon Roadi 

Tdlil Sacdndary Fual Tax 
Anitclpatlon Cartlflcam 

Total Primary. 80% Sacondary 
Surplui Oaa Tax, Toll and 
Saeondary F T A.C. Itiuaa 



7-1-«6 
S-K7 
S-t.S7 
10-1 •«• 
•-t.87 
T\-W 
1I-1-S5 
11-t-«8 
S-1-6T 
7-1 .« 

io-i-«e 

1M4S 
7-H8 

10-1-W 
7-1 -M 

7-1 -ee 

1M-4S 



?iojeao7 t 1 iiD,4M74 

no.BMM tM.rat T» 

xa.*m\6 aas.Msto 

«n.si5.4a io>.9f7 3« 

2:«.iai04 224,iai.[>4 

S3g.6Si :« r.aot.M 

in.mm w.isa.oa 

318.4U4S 110.SiO.T4 

i2a.4oo.oo 44.3n).co 

3207448& 110.«2Z.M 

MLOOigi 1iej84.67 

2S4.(M0.4T 11S.«M.37 

2M.«3M Hi«41 ts 

JIO.TtW.I! 1IW,«I06 

IN.41700 Itfl.Wttr 

iia,4st.az 107.07433 

jio.»iS3 .. aoje7.oi 

-O- 347.JSO.00 50,t»«4 

210,4»a7 lOT.OUU 

2M.708ae aa.3M37 

3r.74«4S 3TJ4«.4B 

30».TM7« lOl.IMTT 

210.301.M 100.894.07 

27».a4i S7 ITS,Z43.97 



MOB 33 I t n.aa333 

S4.1S05fi 00,140.52 

^0- -o- 

zao.oioiz tMMs» 

-0- ...... .... -0- 

sia.250.<xi injsax 

J75.3T»5S 11J,*4e«S 

Z07.M1.7S 10&,B6«12 

04,200.00 42.00000 

210.322.31 ,.,. tOS.BSilO 

THjaiM tie.7Ma& 

teo.iss.io ,,,, ia7.t«i«9 

1a■.04^7^ ., B&.274M 

tosjTT.oi ia3,*4soe 

MinMS l<ttM« 

HMTTJi igOJMJB 

i3o.eM« M,T4a.;t 

297.064 St 024*144 

103.30144 109.31144 

iM.azo.gs M.tMTi 

-o- , -o- 

200.041.0) 1DS.73BU 

103.420.37 90.229.45 



i36,iat.S3 

-0- 
207.000 00 
I $2,902 07 
101.U3S) 
41, 400 00 
103,440.11 

i07.Miie 
oo,Ha.2i 

I2.TSTM 

(too 00) 
-o- 

3.000.04 
48.4MM 

204.^3 12 



1Q2.91t.40 
4,190 92 



I B.Ml.TK.Tt t 3<7,2».00 t S.TatJSI.Ol I 3,900.191.75 



-0- I 1JM,1M.72 I 1,S3fi«(509 



t04S.Ma,a74.Ot t fl1.»0.717.S0 t $4,730,070 73 taSS,3»4.720.71 $200,370,007 ZS 140.421720 05 te97 321.M?3« 
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«,*^„./'-°""^^ DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
^«..iUT^/I!^J^iJ^«I ^^ ^^^°' BRIDGE LEASE PURCHASE AGREEMENTS 
COUNTY 20% SURPLUS SECOND GAS TAX AND COUNTY RESOLUTION ISSUES 

lULY 1, 1968 TO JUNE 30, t970 





IBtieiptiM 


Dim 

Oofld ttlu* 


B«Jttnc* 
tuna M, tHi 


tMi 


■10. 


B<I*K* 

lunm JO. tin 


IMi 


' IfM 




ChM) 


MdMtoad 
apiaiMiila 
tiftcfMl Tft 

Mmunt 


BlaM^nna 
PqnMMt 

InvtftMHm 

TeCaiam 


AadMoMl 

Ayatwnti 

Principal AM 

tnUnit To 

Malvttr 


lAvMtnMnl 

Inunal Mahindf 

TaCHMy 


Oil^n 

lixK JO. 1*79 


Bnvini 

BfOW*rt 


, Camni Florida ExprMiway 
. Roidi 


9-1-00 
6-1-02 

z-t-ee 
H-1-or 

12-t-flt 
S-t-S4 

2-1 ■e4 

2-1-02 
1M-63 
5-tS2 


S -0- 

3,006.8 7 1.3« 
t,018.3T2 7S 

3.478,340.61 
0)8.378 38 
2SS. 004 47 

12.224 01) 

teo.soo.oo 
a&a.:B2 37 

7S.24S» 
t S.S2a.370.T« 


t 20.944,000.00 


1 t. 8 13,077.00 
120,100,03 
30.22511 

17,074.12 
32^90.23 

Uj087.10 

(2.224 J1) 

41.3a 10 

13.ISi2 38 

27.gia.oe 
f i.oa.%002 


t M,43I.KZ 80 

2,930,300 70 

878.147.64 

3.400,074.49 
703.000.16 
203.247.37 
-0- 
tte.llOJZ 
B4S. 130.02 
47.322 53 

t 34.007.62274 


f 


( 9(I2.MS73 
133.120 01 
90S93S1 

3,400.674 40 
31.890.30 
K.eiOJO 
-0- 
39J02.O1 
9BMIM 
aOJOBOO 


S 24, 920, 827,12 


Cl«y ^ 

Colllvr , 

Martin ., 

Nuuu-flmoMton 


, Ro«l> , 

. Marco liland Brldga Toll 

January 1970 , 

. Roada 

Roadi and Bmgm 

noadt 

. noada 

Ortdgaa . 


2,005,253 90 
920.504.13 

-0- 

75 1. 003.00 


NtMAU 


150 037 17 


St Luc I* 






SwaKiU 




79.734.01 






Volullm Primwv -^20K !■««• 

Total KW Surpiui Second 
Qu Tij( mn<) County 
RMoluiion lt«ufla 


Ormond Baach Bridoa 


504,542 10 
20.332.97 


$ 20,044,00000 


.... -0- 


t 4 300.900 91 


I 30,240.005 03 



27 
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